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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 510 

7 Ιουλίου 2006 


ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ 

- (ΐ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
Αριθμ. 3537 

Ο Πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής Φλώρινας 
διακηρύττει ότι την 27.7.2006 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 
π.μ. (ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών) με εναλλακτική 
ημερομηνία δημοπράτησης την 3.8.2006 ημέρα Πέμπτη 
και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών) 
θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δ/νσης Εγγείων 
Βελτιώσεων Φλώρινας, Πτολεμαίων 1, Διοικητήριο, 
Φλώρινα, δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός με το 
σύστημα: 

Προσφορά με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης,για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: 

«ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ 
ΝΙΚΗΣ, ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΙΤΕΑΣ, ΜΕΣΟΝΗΣΙΟΥ Ν. 
ΦΛΩΡΙΝΑΣ» προϋπολογισμού μελέτης 1.000.000,00 Ευρώ 
με Φ.Π.Α. 153.663,87 Ευρώ. 

Οι διατάξεις που θα διέπουν την εργολαβία είναι 
αυτές του ν. 1418/1984, τον ν. 3263/2004 του π.δ. 609/1985 
όπως έχουν τροποποιηθεί Το έργο χρηματοδοτείται 
από Πιστώσεις του 3ου ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. 
Το 75% του έργου χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
ταμείο Ε.Γ.Τ.Π.Ε. ενώ το 25% από Εθνικούς Πόρους 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές 
επιχειρήσεις εγγεγραμμένες α) στο Μ.Ε.Ε.Π εφόσον 
ανήκουν στην 2η, 3η τάξη για έργα κατηγορίας 
Οδοποιίας ανεξαρτήτως νομού έδρας καθώς και όσες 
ανήκουν στην 4η τάξη για έργα κατηγορίας Οδοποιίας 
με έδρα το νομό Φλώρινας ή γειτονικό νομό. 

β) Αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις των Κρατών 
-Μελών της Ε.Ε. και του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου 
εγγεγραμμένες στα Επαγγελματικά Μητρώα της 
Χώρας που είναι εγκατεστημένες, όπως αυτά ορίζονται 
στο άρθρο 25 του π.δ. 334/2000, για κατηγορίες 
έργων αντίστοιχες ποσοτικά και ποιοτικά με το 
δημοπρατούμενο. 

γ) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων 
εγγεγραμμένων στην 1η τάξη του ΜΕΕΠ για έργα 
κατηγορίας Οδοποιίας με την προϋπόθεση της 
αναβάθμισης πτυχίου όπως αναφέρεται στην παρ. 42 
του άρθρου 16 του ν. 1418/1984. 

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να προσκομίσουν: 


Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη δημοπρασία 
Ευρώ 16.230,00 η οποία πρέπει να απευθύνεται προς 
τη Ν.Α. Φλώρινας Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στην Δ/νση Εγγείων 
Βελτιώσεων ΦΛΩΡΙΝΑΣ όπου υπάρχουν και τα τεύχη 
της εγκεκριμένης μελέτης. 

Πληροφορίες: Σαχινίδης, Μανδραλής, Μάνου τηλ.: 
2385054497 - 2385054496. 

Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι 
καταβάλλουν την δαπάνη αναπαραγωγής τους, που 
ανέρχεται σε 15,00 (δεκαπέντε) ΕΥΡΩ και πρέπει να 
κατατεθούν στην Τράπεζα Ελλάδος στο λογαριασμό 
«Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, εισπράξεις από διάθεση 
συμβατικών τευχών διακηρύξεων και λοιπών εντύπων 
του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων» Αριθ. Λογ. 
234882-9 Τράπεζα Ελλάδος. 

Παραλαβή Τευχών για τον διαγωνισμό μέχρι και την 
Δευτέρα 24.7.2006. 

Φλώρινα, 9 Ιουνίου 2006 

Ο Πρόεδρος 
ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΙΩΚΑΣ 

-♦- 

( 2 ) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Αριθμ. 57582 

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί στη 
διενέργεια πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού για την 
προμήθεια 4.250 κιλών καυσόξυλων δρυός του Τμήματος 
Συντήρησης της Δ/νσης Πρασίνου, προϋπολογισμού 
δαπάνης 741,20 € συμπεριλαμβανομένου και του 
Φ.Π.Α. 9%, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη 
προσφορά, καλεί τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν 
τις προσφορές τους στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου 
Θεσσαλονίκης (Βενιζέλου 45, 3ος όροφος, γραφ. 332) 
την 25.7.2006 ημέρα Τρίτη. 

Ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 09:00’ και ώρα 
λήξης 9:15’. 
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Η ανακοίνωση του πρακτικού δικαιολογητικών και 
τεχνικών προσφορών θα γίνει στις 31.7.2006, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 9:15 π.μ. 

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει 
στη 1.8.2006, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:15 π.μ. 

Τον προμηθευτή βαρύνουν ο Φ. Ε., η κράτηση 2% υπέρ 
Τ.Α.Δ.Κ.Υ. και όλες οι νόμιμες κρατήσεις. 

Πληροφορίες θα δίνονται από τη Δ/νση Πρασίνου 
που συνέταξς τις τεχνικές προδιαγραφές και τον 
ενδεικτικό προϋπολογισμό - Γραφείο Γραμματείας, 
Παπαρηγοπούλου 7, αρμόδιος υπάλληλος Καμπνού, 
τηλ. 2310 511742. 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αναβληθεί για 
οποιοδήποτε αιτία, ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής του 
ορίζεται η επόμενη εργάσιμη ημέρα και ίδια ώρα. 

Θεσσαλονίκη, 29 Ιουνίου 2006 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΜΙΧΑΗΛ ΖΟΡΠΙΔΗΣ 

-♦- 

(3) 

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ 
Αριθμ. 1045 

Στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης των εκπαιδευ- 
ομένων της προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό προϋ¬ 
πολογισμού εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000,00) ευρώ, 
για την ανάδειξη αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει την 
μετάβαση των εκπαιδευομένων της στο Στρασβούργο 
και Λουξεμβούργο, κατά τις ημέρες από 3.9-7.9.2006 του 
πρώτου και από 10.9 έως 14.9.2006 του δευτέρου τμήμα¬ 
τος αντίστοιχα, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα 
που περιέχεται στην διακήρυξη. 

Η αίτηση συμμετοχής στον παραπάνω διαγωνισμό θα 
συνοδεύεται υποχρεωτικά με τα δικαιολογητικά, που 
αναφέρονται στο άρθρο 6 του π.δ. 394/1996 (ΦΕΚ 266/ 
Α/4.12.1996), καθώς και τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 
παρ.2 υποπαράγραφοι α, β, γ, και δ του ιδίου π.δ. 

Οι εκπαιδευτικές αυτές επισκέψεις των σπουδαστών 
πραγματοποιούνται στα πλαίσια του υλοποιούμενου 
έργου «Προεισαγωγική κατάρτιση Δικαστικών 
λειτουργών ΙΑ’ σειράς», το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. 
«Απασχόληση και Επαγγελματική κατάρτιση» του 
Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 
και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 3.8.2006, 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μμ. στην Εθνική Σχολή 
Δικαστών, Τέρμα Φοίνικα, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. 

Την διακήρυξη και άλλες πληροφορίες οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν, επισκεπτόμενοι 
την Σχολή. 

Θεσσαλονίκη, 3 Ιουλίου 2006 

Ο Γ ενικός Διευθυντής κ.α.α. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΑΡΑΣ 


(4) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥ 

Αριθμ. 23678 

Ο Δήμαρχος Ευόσμου Θεσσαλονίκης προκηρύσσει 
Δημόσιο Ανοιχτά Διαγωνισμό με σφραγισμένες προ¬ 
σφορές με το σύστημα συμπλήρωσης τιμολογίου και 
αξιολόγησης των προσφορών, με κριτήριο την χαμηλό¬ 
τερη προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του «Περί 
εκτελέσεως έργων-προμηθειών Ο.Τ.Α.» που εξακολου¬ 
θούν να ισχύουν μετά τη δημοσίευση του ν. 1418/1984, 
την υπ’ αριθμ. 11389/93 υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. Β' 
185/23.3.1993) «Περί Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών 
Ο.Τ.Α.» και του ν. 2288/1995 & 2503/1997 για την Προ¬ 
μήθεια «Ειδών ένδυσης και υπόδησης για το έκτακτο 
προσωπικό του Δήμου Εύοσμου» Αριθ. Μελ. 564/2006, 
προϋπολογισμού € 192.350,00. 

Προσφορές γίνονται δεκτές έως 12.00 και την 
14.7.2006 ημέρα Παρασκευή στο Δημαρχιακό Μέγαρο 
Εύοσμου.(Παύλου Μελά 24 & Γραβιάς), στον πρώτο 
όροφο του κτιρίου από τον αρμόδιο υπάλληλο. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές επιχειρήσεις- 
κατασκευής και εμπορίας των υπό προμήθεια ειδών, 
καθώς και αναγνωρισμένοι αντιπρόσωποι αυτών, που 
πληρούν τις Τεχνικές προδιαγραφές και τις νόμιμες 
προϋποθέσεις. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας € 
192.350,00 από το ποσό αυτό τα € 161.638,65 αφορούν 
την προμήθεια των αναφερομένων στη μελέτη ειδών και 
το ποσό €3 0.711,35 αφορά τον Φ.Π.Α. που θα επιβαρύνει 
την προμήθεια. 

Περισσότερες πληροφορίας για την μελέτη και τα 
συμβατικά τεύχη μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι 
- καταβάλλοντος 5 € στο ταμείο του Δήμου - από το 
Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Ευόσμου (Τηλ. 2310 
-756 000), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Εύοσμος, 4 Ιουλίου 2006 

Ο Δήμαρχος 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ 

-♦- 

(5) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥ 

Αριθμ. 23666 

Προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με 
σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα συμπλήρωσης 
τιμολογίου και αξιολόγησης των προσφορών, με κριτήριο 
κατακύρωσης οικονομικότερη προσφορά, σύμφωνα με 
τα άρθρο 15,16 & 18 του π.δ. 28/1980 για την προμήθεια: 
«Γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου» τα οποία 
περιγράφονται αναλυτικά στην οικονομοτεχνική μελέτη 
αριθ. 501/2006 του Δήμου Εύοσμου. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό 
Κατάστημα Εύοσμου (Π. Μελά 24 και Ευαγγελισμού) 
στις 14.7.2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. έως 
11:00 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών), από τον 
αρμόδιο υπάλληλο. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές επιχειρήσεις 
κατασκευής και εμπορίας των υπό προμήθεια ειδών, 
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καθώς και αναγνωρισμένοι αντιπρόσωποι αυτών, που 
πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι: 
80.500,00 ευρώ από το ποσό αυτό οι: 73.853,21 ευρώ 
αφορούν την προμήθεια των αναφερομένων στη μελέτη 
ειδών, το ποσό 6.646,79 ευρώ, αφορά το Φ.Π.Α. που θα 
επιβαρύνει την προμήθεια. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 
5% του ποσού του προϋπολογισμού της μελέτης και 
συγκεκριμένα σε 4.025,00 ευρώ και βεβαιώνεται με 
την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής 
αναγνωρισμένης Τράπεζας που θα απευθύνεται στο 
Δήμο Εύοσμου Θεσσαλονίκης που είναι ο κύριος της 
παραπάνω προμήθειας. 

Περισσότερες πληροφορίες για την μελέτη και τα 
συμβατικά τεύχη μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι 
καταβάλλοντος 5 € στο ταμείο του Δήμου από το 
Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Εύοσμου (Τηλ. 2310- 
756 000) Π. Μελά 24 στον Ιο όροφο, τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. 

Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα δημοσίευσης της 
παρούσας περιληπτικής διακήρυξης και τα έξοδα 
μεταφοράς των υλικών. 

Εύοσμος, 4 Ιουλίου 2006 

Ο Δήμαρχος 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ 

-♦- 

( 6 ) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 

Αριθμ. 5766 

Ανακοινώνουμε ότι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.) 
διενεργεί Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό για την Υλοποίηση 
Ερευνών, με δείγμα εθνικής κλίμακας. 

Προϋπολογισμού: 137.484,03 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 19%. 

Τόπος παράδοσης: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. 

Γλώσσα: Ελληνική Ημερομηνία λήξης υποβολής 
προσφορών: την 13.9.2006 ημέρα Τετάρτη και ώρα 
15:00, στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Μεσογείων 396, Αγία 
Παρασκευή τ.κ. 15341 (3ος όροφος Πρωτόκολλο). 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: την 14.9.2006, 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:00 π.μ., στο Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο, Αιγαίου Πελάγους 1-3, ισόγειο 15341, αίθ. «Ευάγ. 
Παπανούτσος», Αγία Παρασκευή, ενώπιον της Επιτροπής 
Προμηθειών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά αναφέρονται αναλυτικά 
στην υπ’ αριθμ. 5662/29.6.2006 προκήρυξη που έχει 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Π.Ι. νννννν.ρί-εοίιοοΙδ.ςΓ 

Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στον 
Ελληνικό Τύπο στις 4 Ιουλίου 2006 ημέρα Τρίτη. 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 9:00 
έως 14:00 από τους Π. Ρουσέα και Β. Βρετάκου τηλ: 
210-6014208. 

Αγία Παρασκευή, 4 Ιουλίου 2006 

Ο Πρόεδρος 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 


(7) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

Αριθμ. 32983/7 

Εκτίθεται σε μειοδοτικό διαγωνισμό με συμπλήρω¬ 
ση τιμολογίου η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ» 
συνολικής δαπάνης 20.000,00 € σε συσκευασία πλα¬ 
στικών δοχείων των 25 Ι<9Γ. Στη δημοπρασία μπορούν 
να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και δι- 
καιολογητικά συμμετοχής σε διαγωνισμό δημοτικών 
προμηθειών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα - ημεδαπά ή 
αλλοδαπά, συνεταιρισμοί ή ενώσεις προμηθευτών που 
υποβάλλουν κοινή προσφορά) γραμμένοι στα αντίστοι¬ 
χα επιμελητήρια. 

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του 
π.δ. 28/1980 το π.δ. 410/1995 και την διακήρυξη. Η εγγυ¬ 
ητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται σε 840,34€. (5% 
επί του προϋπολογισμού της μελέτης). 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006 ημέ¬ 
ρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10.00-10.30 π.μ. στο Δημαρχιακό 
Μέγαρο (Ματζαγριωτάκη 76 - Καλλιθέα). Πληροφορίες 
καθώς και έντυπα προσφοράς δίνονται τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου 
(Ματζαγριωτάκη 76-4ος όροφος). 

Καλλιθέα, 4 Ιουλίου 2006 

Ο Δήμαρχος 

Κ. ΑΣΚΟΥΝΗΣ 

-♦- 

( 8 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΧΑΪΑΣ 

Αριθμ. 4486 

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτο¬ 
διοίκησης Αχάίας προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για 
την ανάθεση του έργου: «Βελτίωση - Ασφαλτόστρωση 
δρόμου Μωράίτικα - Καλαμάτα - Λακόπετρα» με προϋ¬ 
πολογισμό: 315.000,00 ΕΓΙΒΟ μετά του ΦΠΑ. 

Το έργο εντάσσεται στην κατηγορία έργων οδοποιίας 
με προϋπολογισμό 281.455,16 Ευρώ (δαπάνη εργασιών, 
ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 27 μηνάς Ιουλίου 
2006 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10 π.μ. (λήξη παραλαβής 
προσφορών) στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ν. Αχάίας 
στην Πάτρα Κορίνθου 327 2ος όροφος από την αρμόδια 
Επιτροπή. 

Τυχόν επαναληπτική Δημοπρασία θα γίνει χωρίς 
δημοσίευση στις 3.8.2006 την ίδια ώρα. 

Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους 
ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί διαγω- 
νιζόμενοι μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμέ¬ 
νοι στο ΜΕΕΠ που καλύπτουν την κατηγορία έργων 
οδοποιίας και τάξεις Α2, 1η, 2η, β) αλλοδαποί διαγω- 
νιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία 
πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά 
και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο κατά τις σχετικές 
διατάξεις του ν. 1418/1984 και του ν. 2229/1994 καθώς 
και της ΕΔ2α/01/27 ΦΝ 294/18.3.1985 και Δ170/03/74/ ΦΝ 
312/16.12.1994 αποφάσεις Υπουργού ΥΠΕΧΩΔΕ και τα 
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π.δ. 609/1985, π.δ. 472/1985 και π.δ. 368/1994 καθώς και 
των ν. 2940/2001 και ν. 3263/2004. 

Όριο έκπτωσης του άρθρου 4 παρ. 2 του ν. 3263/2004 
ορίζεται το 12% επί τοις εκατό. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΚΑΠ. 
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 5.629,10 ΕΥΡΩ 
και ισχύ τουλάχιστον 90 ημερών, μετά την ημέρα 
διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των 
προσφορών είναι 60 ημέρες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα 
συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού προσερχόμενοι όλες 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών Κορίνθου 327 2ος όροφος μέχρι 
και τις 24.7.2006. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-638216, ΡΑΧ 
επικοινωνίας 2610-638200, αρμόδιος υπάλληλος για 
επικοινωνία Πολυχρονοπούλου. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το 
εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα 
τύπου. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Νομαρχιακή Επιτροπή Μελετών & Εκτέλεσης έργων της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχα'ίας. 

Πάτρα, 4 Ιουλίου 2006 

Ο Διευθυντής 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(9) 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΛΑΣ 

Αριθμ. 4439 

Ο Δήμαρχος Κάρλας διακηρύσσει την με ανοικτή 
δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του 
έργου: «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ 
Δ.Δ. ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ». 

Προϋπολογισμού δημοπράτησης του έργου 50.175,04 
Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) που θα διεξαχθεί 
συμφώνα με το ν. 1418/1984, τα εκτελεστικά του 
διατάγματα και το ν. 3263/2004, όπως αυτά ισχύουν 
κατά την ημερομηνία αποστολής της Περίληψης 
Διακήρυξης για δημοσίευση στον Ελληνικό Τύπο και 
με τους όρους του παρόντος τεύχους και καλεί τους 
ενδιαφερομένους εργολήπτες να υποβάλλουν προσφορά 
για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω 
έργου. 

Το έργο χρηματοδοτείται από έσοδα του Δήμου. 

Η δημοπρασία θα γίνει την 24η του μήνα Ιουλίου του 
έτους 2006 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., (λήξη 
επίδοσης προσφορών) στα Γραφεία του Δήμου στο 
Δημαρχείο. 

Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η Δημοπρασία 
την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί στις 
31 Ιουλίου του έτους 2006, ημέρα -Δευτέρα και ώρα 
10.00 π.μ. 

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1) Μεμονωμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του 


Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στις Α1 και άνω Τάξης 
ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικά. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.). 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει τήν συμφωνία 
για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται 
επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, 
εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και 
κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού 
Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2) Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 
2 παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια 
κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα 
με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης 
κατηγορίας. 

3) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για 
την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών 
του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2.1. 
του π.δ. 609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
επιχείρησης, στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από 
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

4) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων 
εγγεγραμμένων στην τάξη Α1, Α21η του ΜΕΕΠ για έργα 
κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικά, με τις προϋποθέσεις 
της παρ. 42 του άρθρου 16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει 
(αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

5) Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε 
μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού 
σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες 
διατάξεις, για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων 
σε διαγωνισμούς για την κατασκευή ΔημοσίωνΈργων. 

Γ ια την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό 
κατατίθενται από τους διαγωνιζόμενους, κατά τους 
όρους του άρθρου 23 παρ. 1 του π.δ. 609/1985, εγγυητικές 
επιστολές συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 
2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς 
αναθεώρηση και ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των 795,55 ΕΥΡΩ. 
Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται στον Δήμο 
Κάρλας και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας 
πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μάθουν τα σχετικά της 
Δημοπρασίας κ.ά. για υποβολή της προσφοράς τους στα 
γραφεία του Δήμου στο Στεφανοβίκειο. 

Στεφανοβίκειο, 5 Ιουλίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ 
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ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ 

Αριθμ. 4219 

Ο Δήμος Τήνου προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό 
μειοδοτικό Διαγωνισμό, με το σύστημα δημοπρασίας 
«προσφορά με επιμέρους ποσοστά και έλεγχο 
ομαλότητας»,για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης 
του έργου: 

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΒΛΑΧΑΚΗ», προϋπολογιζόμενης 
συνολικής δαπάνης κατά τη μελέτη: 160.000,00 €, 
(συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης και του 
Φ.Π.Α.), σύμφωνα με το άρθρο 7 του π.δ. 609/1985 περί 
«Κατασκευής Δημοσίων Έργων», εκτελεστικού του 
ν. 1418/1984 «Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις σύναψών 
θεμάτων», όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του και τη 
συμπλήρωση του από τους νόμους 2229/1994,2308/1995, 
2338/995, 2372/1996, 2940/2001 (ΦΕΚ 180Α/6.8.2001), 
ν. 3212/2003 (ΦΕΚ 308Α/31.12.2003), ν. 3263 (ΦΕΚ 
179Α/28.9.2004), των εκτελεστικών τους π.δ. 609/1985 
και 472/1985 όπως ισχύουν μετά την τροποποίηση 
τους από τα π.δ. 368/1994, 285/1997, 402/1996, 210/1997, 
218/1999 καθώς και τις σχετικές Υπουργικές αποφάσεις 
και εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί σε εφαρμογή τους. 

1. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα 
ΘΗΣΕΑΣ και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται 
για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 
6%ο του άρθρου 27 παρ. 34-37 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137 
Α724.8.1993). 

2. α. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής 
των προσφορών στο διαγώνισμα, ορίζεται η 25.7.2006, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία του Δήμου 
Τήνου, Χώρα Τήνου, Τ.Κ 842 00. ΤΗΝΟΣ. 

β. Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί 
η δημοπρασία την 25.7.2006, τότε θα διενεργηθεί την 
1.8.2006, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία του 
Δήμου Τήνου, Χώρα Τήνου, ΤΚ. 842 00. ΤΗΝΟΣ. 

3. Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

3.1 Εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

Προϋπολογισμός για οικοδομικά 112.048,17 

Προϋπολογισμός για Η-Μ. 20.016,82 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΚΑΙ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ) 132.064.99 

α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ 
του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΈ, εφόσον ανήκουν στην Α2 ή 1η τάξη 
(ανεξαρτήτως έδρας) ή 2η τάξη (με έδρα ή δηλωμένο 
ως δεύτερο νομό τον Νομό Κυκλάδων) για έργα 
κατηγορίας «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ» και εγγεγραμμένες στο 
Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΈ., εφόσον 
ανήκουν στην Α1 ή Α2 ή 1η τάξη για έργα κατηγορίας 
«ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ». 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία 
για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται 
επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, 
εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και 
κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού 
Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία 


δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β, και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 
2 παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια 
κατηγορία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα 
με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης 
κατηγορίας. 

3.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για 
την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών 
του έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 
2 του π.δ. 609/1985. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό 
κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς 
αναθεώρηση και ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη 
δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της 
μεγαλύτερης κατηγορίας. 

3.4 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων 
εγγεγραμμένων στην τάξη Α1 του ΜΕΕΠ για έργα 
κατηγορίας «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ», με τις προϋποθέσεις της 
παρ. 42 του άρθρου 16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει 
(αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας), σε κοινοπραξία 
με εταιρείες της κατηγορίας «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ» 
της παραγράφου 21.1.α. 

3.5 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε 
μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού 
σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες 
διατάξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων 
σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

4. Η προθεσμία αποπεράτωσης του έργου ορίζεται 
σε δέκα (10) μήνες. 

5. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 2% (δύο επί 
τοις εκατό) του ανωτέρω προϋπολογισμού (χωρίς 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), δηλαδή 2.642 € (δύο χιλιάδες 
εξακόσια σαράντα δύο Ευρώ), και θα απευθύνεται προς 
τον «Δήμο Τήνου». 

6. Τα τεύχη μειοδοτικού διαγωνισμού χορηγούνται 
όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία στα 
γραφεία του Δήμου Τήνου, (Χώρα Τήνου, Τ.Κ 842 00, 
ΤΗΝΟΣ, τηλέφωνο: 22830 23780, τηλεομοιοτυπία: 22830 
23779) μέχρι 20.7.2006, δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν 
από την ημερομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας και 
για την παραλαβή τους οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν 
την δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 
εξήντα (60) ΕΥΡΩ στην Ταμειακή Υπηρεσία Δ. Τήνου. 

Τήνος, 3 Ιουλίου 2006 
Ο Δήμαρχος 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ 

-♦- 

( 11 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΤΑΙΑΣ 

Αριθμ. 4632 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Τριταίας προκηρύσσει ανοικτό 
δημόσιο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για 
την κατασκευή του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ. ΤΡΙΤΑΙΑΣ», με το σύστημα του 
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ενιαίου ποσοστού έκπτωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 4 παρ. 4α του ν. 1418/1984 και του άρθρου 6 
του π.δ. 609/1985 και όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
4 του π.δ. 218/1999 και το ν. 2940/2001, προϋπολογιασμού 
63.600.00 € και συνολικού προϋπολογισμού με 
Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 75.684,00 €. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 24.7.2006 ημέρα 
Δευτέρα και στα γραφεία του Δήμου Τριταίας, στο 
Δημοτικό Κατάστημα Σταυροδρομιού στην έδρα του 
Δήμου Τριταίας του Ν. Αχάίας ενώπιον της αρμόδιας 
επιτροπής. 

Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η 
δημοπρασία, τότε θα διενεργηθεί την 31.7.2006 ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το από Δημοτικούς 
πόρους με υπάρχουσα πίστωση για το έτος 2006, 
50.000,00 € 

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α, Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα 
κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία 
για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται 
επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, 
εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και 
κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού 
Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 
2 παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια 
κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα 
με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης 
κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για 
την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών 
του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 
του π.δ. 609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από 
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

4. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε 
μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού 
σχήματος. Κατά τα λοπτά εφαρμόζονται οι ισχύουσες 
διατάξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων 
σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Για τον διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύ¬ 
ουν οι διατάξεις του ν. 1418/1964, του π.δ. 609/1985, του 


π.δ. 410/1995 (του π.δ. 171/1987, κ.λ.π. όπως τροποποιήθη¬ 
καν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα καθώς 
και του ν. 3283/2004. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο 
ποσό των 1.272,00 €. 

Στην περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό 
έκπτωσης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου του 
12%, και πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκομίσει επιπλέον πρόσθετη 
εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3283/2004. 

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου τριακόσιες 
εξήντα πέντε (365) ημερολογιακές ημέρες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στην έδρα 
του Δήμου Τριταίας στο Δημαρχείο, στο Σταυροδρόμι 
του Κ. Αχα'ίας (Αρμόδιος: Τσιλίγκας Ευάγγελος τηλ. 
26940/51643) ή στην Τ.Υ.Δ.Κ. Δ/νσης Αυτ/σης και 
Αποκ/σης Ν. Αχα'ίας, Τσαμαδού 48, Πάτρα (Αρμόδιος: 
Μπουρδανιώτη Χαριτίνη τηλ. 2610/315440) τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες για να λάβουν γνώση της μελέτης. 

Τα τεύχη δημοπράτησης χορηγούνται στους 
ενδιαφερομένους μέχρι και την 19.7.2006 το αργότερο 
εντός της επομένης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή 
σχετικής αίτησης στην Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Αχα'ίας (Αρμόδια 
Βελλοπούλου Φ., τηλ.: 2610-316.798). 

Σταυροδρόμι, 5 Ιουλίου 2006 

Ο Δήμαρχος 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

( 12 ) 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΜΙΣΟΥ 

Αριθμ. 3005 

Ο Δήμαρχος Παμίσου διακηρύσσει την ανοικτή δημο¬ 
πρασία και με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 
4 παρ.4 1418/1984 και άρθρο 7 π.δ. 609/1985) επιλογή 
αναδόχου σύμφωνα με τα ν. 1418/1984, τα εκτελεστικά 
του διατάγματα και το ν. 3263/2004, όπως αυτά ισχύ¬ 
ουν σήμερα, για την κατασκευή του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Δ.Δ. ΡΙΖΟΒΟΥΝΙΟΥ» προϋπολο¬ 
γισμού 51.500.00 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου 
στις 24.7.2006, ημέρα Δευτέρα, με ώρα λήξης επίδοσης 
προσφορών την 10:00 π.μ. από την Επιτροπή του 
διαγωνισμού. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο η δημοπρασία δεν διεξαχθεί 
την ημέρα αυτή, τότε θα διεξαχθεί την 27.7.2006, ημέρα 
Πέμπτη, με ώρα λήξης επίδοσης προσφορών την 10.00 
π.μ. στα γραφεία του Δήμου. Στο διαγωνισμό μπορούν 
να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις. 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτών 
Επιχειρήσεων που τηρείται στη ΓΓ ΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη για έργα κατηγορίας 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ σε ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ με Α1 τάξη για έργα 
κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. 

β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
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τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία 
για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), όπου δεν τηρούνται 
επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, 
εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελεστεί, παρόμοια 
ποιοτικά και ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. 

δ. Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά 
Μητρώα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 της 
υπουργικής απόφασης Δ17α/04/50/ΦΝ430 της 2.10.2001 
αντίστοιχες με τις ανωτέρω καλούμενες κατηγορίες 
και ορίου προϋπολογισμού. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα 
με ποσοστό συμμετοχής όχι μικρότερο του 25% της 
καλούμενης κατηγορίας. 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι 
αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή: Για την συμμετοχή 
στο διαγωνισμό πρέπει να κατατεθούν από κάθε 
διαγωνιζόμενο εγγυήσεις συμμετοχής συνολικού 
ποσού 859,77 ΕΥΡΩ του προϋπολογισμού, οι οποίες 
θα απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή και θα 
παρέχονται όπως ορίζεται στην παρ.1 του άρθρου 23 
του π.δ. 609/1985. 

Το ποσοστό της έκπτωσης πέραν ταυ οποίου ο ανά- 
δοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει συμπληρω¬ 
ματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τη παρ. 
2 του άρθρου 4 του ν. 3263/2004 ορίζεται για τα παρόν 
έργο ίσο με δώδεκα τοις εκατό (12%). 

Η πίστωση του έργου για το 2006 είναι 43.000.00 
ΕΥΡΩ από ΣΑΤΑ του Δήμου Παμίσου. 

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου οχτώ (8) 
ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα υπογραφής της 
σύμβασης. 

Το σφραγισμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς το 
οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την 
προσφορά τους, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης 
διατίθενται μέχρι και της 19.7.2006 (ημέρα Τετάρτη) 
από τα γραφεία του Δήμου και τα γραφεία της ΤΥΔΚ 
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να λάβουν γνώση και των υπολοίπων στοιχείων της 
μελέτης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Τα έξοδα της δημοσίευσης της διακήρυξης αυτής 
βαρύνουν τον ανάδοχο και εισπράττονται με τον πρώτο 
λογαριασμό πληρωμής του έργου. 

Αγνάντερο, 5 Ιουλίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΣΙΤΡΟΣ 


(13) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ 

Η Πρόεδρος της Κοινότητας Καπανδριτίου προκηρύσ¬ 
σει διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την 
εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΚΟΙΝΟ¬ 
ΤΗΤΑΣ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ» με ανοικτή 
διαδικασία και κατά το σύστημα προσφοράς με επιμέ- 
ρους ποσοστά έκπτωσης. Ο συνολικός προϋπολογισμός 
με το Φ.Π.Α. 57.891,85 Ευρώ. 

Ο Προϋπολογισμός δαπάνης των εργασιών που 
δημοπρατούνται είναι 48.648,61 Ευρώ εκ των οποίων 
τα 6.1345,47 Ευρώ είναι απρόβλεπτα. 

2. Ο Διαγωνισμός θα γίνει την 24ην του μηνός Ιουλίου 
- 2006 ημέρα Δευτέρα και ώρα λήξης παραλαβής των 
προσφορών τις 10.00 π.μ. στα γραφεία της ΤΥΔΚ οδός 
Λ. Σπάτων 65 Γέρακα. 

3. Τα τεύχη δημοπράτησης θα διατίθονται από 
τα γραφεία της Κοινότητας Καπανδριτίου Αττικής 
(Πληροφορίες τηλ. 22950 52 418) και θα είναι δυνατή 
μέχρι και δύο 2 εργάσιμες ημέρες πριν από την 
ημερομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας. 

4. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή 
προσφοράς εργοληπτικές επιχειρήσεις (ατομικές ή 
εταιρικές) εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ Α1 τάξεως και άνω 
για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 

5. Σαν μέγιστο χρόνο κατασκευής του όλου έργου 
καθορίζεται ο χρόνος των 120 ημερών. 

6. Η εγγύηση για την συμμετοχή στη δημοπρασία 
ορίζεται σε 973 Ευρώ (2% επί του δημοπρατούμενου 
ποσού), πρέπει να απευθυνθεί προς την ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ και να βεβαιώνεται με την προσκόμιση 
ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών 
και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης 
Τράπεζας ή ΤΣΜΕΔΕ συνταγμένη σύμφωνα με τον τύπο 
που ισχύει στο Δημόσιο. 

Οι ως άνω εγγυητικές επιτρέπεται να έχουν 
προθεσμία ισχύος που όμως δε θα είναι λιγότερη των 
395 ημερολογιακών ημερών. 

Καπανδρίτι, 5 Ιουλίου 2006 

Η Πρόεδρος 

ΕΥΔΟΞΙΑ ΚΕΛΙΔΟΥ-ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΗ 

-♦- 

(14) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

Αριθμ. 36348 

Ο Δήμαρχος Περιστεριού διακηρύσσει ότι εκτίθεται 
σε ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές δια συμπληρώσεως του τιμολογίου, η «ΠΡΟ¬ 
ΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
(ΚΗΠΟΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 30.000 ΕΥΡΩ και ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ 
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥΣ 5.000 ΕΥΡΩ» για τις ανάγκες της 
Δ/νσης Επιμέλειας Πρασίνου και Κήπων, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της αποφ. Υπουργ. Εσωτ. 11389/23.3.1993 (ΕΚ- 
ΠΟΤΑ), τις όμοιες του π.δ. 383/1989 και του ν. 2539/1997, 
προϋπολογισμού δαπάνης 35.000,00 ευρώ συμπεριλαμ¬ 
βανομένου και του Φ.Π.Α. 
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- Η δημοπρασία θα γίνει στις 31.7.2006 ημέρα ΔΕΥ¬ 
ΤΕΡΑ και από ώρα 11.00 π.μ. έως 11.30 π.μ., με την λήξη 
της παράδοσης προσφορών στα γραφεία του Δήμου, 
στο Δημοτικό σταθμό αυτοκινήτων (Αγ. Βασιλείου 62) 
ενώπιον της Αρμόδιας Επιτροπής. 

- Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτοί αντιπρόσωποι ή 
προμηθευτές. 

- Η προμήθεια προϋπολογισμού δαπάνης 35.000,00 
ευρώ χρηματοδοτείται από τα έσοδα του Δήμου έτους 
2006. 

- Εγγύηση συμμετοχής 5% του συνολικού 
προϋπολογισμού. 

- Όλα τα στοιχεία της μελέτης βρίσκονται στα 
γραφεία του Δήμου μας και για τεχνικές πληροφορίες 
σι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση, κατά 
τις εργάσιμες μέρες και ώρες στη Δ/νση Επιμέλειας 
Πρασίνου και Κήπων, Αγ. Βασιλείου 62 τηλ. 5711260 και 
5711472. 

Περιστέρι, 5 Ιουλίου 2006 

Με εντολή Δημάρχου 
Η Αντιδήμαρχος 
ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ 

-♦- 

(15) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Αριθμ. 2033 

Ο Δήμαρχος Δήμου Αντιρρίου προκηρύσσει πανελλήνιο 
καλλιτεχνικό διαγωνισμό μεταξύ Ελλήνων καλλιτεχνών, 
μελών του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος, 
για την εκτέλεση του έργου «Φιλοτέχνηση Ανδριάντα του 
Λαμπαδηδρομέα στο Δήμο Αντιρρίου» προϋπολογισμού 
80.000 ευρώ πλέον των τόκων προθεσμιακής κατάθεσης 
σε λογαριασμό του Δήμου, επί ποσού 227.000,00 € από 
26.4.2006 μέχρι την εκταμίευση του τελευταίου κονδυ¬ 
λίου επί. του ποσού 80,000 € συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις των π.δ. 28/1980, π.δ. 
410/1995, π.δ. 323/1989 Δ.Κ.Κ. και της Εγκυκλίου 32128/Κ.Δ. 
17/31.5.1973 Υπουργείου Εσωτερικών. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα 
Αντιρρίου την Πέμπτη 5.4.2007 και ώρα 11.00 π.μ. κατά 
την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφο¬ 
ρών, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. 

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται οι Έλληνες καλλι¬ 
τέχνες, μέλη του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών 
Ελλάδας. 

Στους συμμετέχοντες που θα προκριθούν σύμφωνα με 
τη σειρά κατάταξης τους από την Κριτική Επιτροπή. 

θα απονεμηθούν τα παρακάτω βραβεία: 

α) Α' βραβείο: Η ανάθεση του έργου και 3.000.00 €, 
που συμψηφίζονται στο ποσό της ανάθεσης. 

β) Β' βραβείο: 2.000,00 €. 

γ) Γ' βραβείο: 1.400,00 €. 

δ) Α' έπαινος: 900,00 €. 

ε) Β' έπαινος: 700,00 €. 

Η επιτροπή έχει τη δυνατότητα να μην απονείμει βρα¬ 
βεία ή επαίνους ή να απονείμει μόνο Β’ ή Γ βραβείο και 
να εισηγηθεί υποχρεωτικά την επανάληψη του διαγω¬ 
νισμού, εάν αιτιολογημένα καμία συμμετοχή δεν κριθεί 
από την ίδια, ότι ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του 
διαγωνισμού, ως άξια του Α' βραβείου. 


Η προθεσμία περάτωσης του έργου ορίζεται κατά 
ανώτατο όριο σε 12 μήνες από την ημέρα υπογραφής 
του συμφωνητικού. Εάν αναδειχθεί ο ίδιος γλύπτης για 
δύο ή τρία έργα που προκηρύσσει ο ίδιος φορέας, η 
προθεσμία περάτωσης ορίζεται σε 15 μήνες για το δεύ¬ 
τερο έργο και 20 μήνες για το τρίτο έργο. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν νυ προσέλθουν στην 
έδρα του Δήμου Αντιρρίου στο Δημαρχείο, στο Αντίρ- 
ριο του Ν. Αιτωλ/νίας (Αρμόδιος: Βασίλης Μαθιουδάκης 
τηλ. 2634031888) για να παραλαμβάνουν τη διακήρυξη 
του έργου ή στο Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελ¬ 
λάδας, οδός Κωλέττη 14 Αθήνα (Αρμόδια Δανιά τηλ. 
2103301302). 

Αντίρριο, 30 Ιουνίου 2006 

Ο Δήμαρχος Αντιρρίου κ.α.α. 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 


(16) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Αριθ. 19712 

Ο Δήμαρχος Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης σύμφωνα 
με τις διατάξεις της Υ. Α 11389/93 (Ε.ΚΠ.Ο.Τ.Α.) προκη¬ 
ρύσσει δημόσιο ΑΝΟΙΚΤΟ διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την ΣΥΜΦΕ- 
ΡΟΤΕΡΗ προσφορά, για την προμήθεια με τίτλο μελέτης 
«Προμήθεια πρόσθετων παροχών ειδών ένδυσης και 
υπόδησης κ.λπ. για το προσωπικό του Δήμου (ΘΕΡΙΝΗΣ 
ΠΕΡΙΟΔΟΥ)» σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές 
της υπηρεσίας (αρ. μελέτης 32/2006), την υπ’ αριθμ. 
301/2006 απόφαση Δ.Σ. έγκρισης της προμήθειας και 
την 424/2006 απόφαση της Δ.Ε. έγκρισης των όρων 
Διακήρυξης και διάθεση της πίστωσης. Ο ενδεικτικός 
προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 71.000,00 € συ¬ 
μπεριλαμβανομένου του Φ. Π. Α. 19 % σε βάρος των Κ.Α 
10.6061.01,15.6061,01,20. 6061.01, 25. 6061.01, 30. 6061,01, 35, 
6061.01 προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2006, η δε 
εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 3.550,00 
€, ισχύος πέντε (5) μηνών. 

Για την παραλαβή των τευχών της παρούσας διακή¬ 
ρυξης απαραίτητη είναι η κατάθεση του διπλότυπου εί¬ 
σπραξης ποσού των 9,50 € από τσ ταμείο του Δήμου στον 
Κ.Α 1624.09 σύμφωνα με την απόφαση 338/2006 Δ.Ε. 

Γ ια την διακήρυξη, καθώς και για περισσότερες πλη¬ 
ροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο προμηθειών του 
Δήμου, στον Ηλιόπουλο Γεώργιο - Καλπακίδη Παύλο 
(τηλ. 2310.589.870). 

Η παραλαβή των τευχών διακήρυξης θα γίνεται από 
το γραφείο προμηθειών του Δήμου Σταυρούπολης, Ιω- 
αννίνων 10 Σταυρούπολη, από τις 7.30 π.μ. μέχρι τις 
12.30 μ.μ. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα 
(αίθουσα Δ.Σ. 3ος όρ.) του Δήμου Σταυρούπολης που 
βρίσκεται στην οδό Καραολή Δημητρίου 1, στην Σταυ¬ 
ρούπολη, στις 25.7.2006, ημέρα Τρίτη, από τις 10.00 π.μ. 





ΦΕΚ510 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
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έως 11.00 π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών), 
ενώπιον της αρμόδιας για το διαγωνισμό επιτροπής. 

Σταυρούπολη, 3 Ιουλίου 2006 
Ο Δήμαρχος 

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(17) 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 

Αριθ. 4773 

Ο Δήμαρχος Δήμου Αιτωλικού προκηρύσσει ανοικτό 
δημόσιο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για 
την κατασκευή του έργου «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. στη 
θέση «Κορακάβγα» του Δ.Δ. Αγίου Ηλία του Δήμου Αι- 
τωλικού», με το σύστημα με επί μέρους ποσοστά έκ¬ 
πτωσης κατά ομάδες τιμών του άρθρου 4 παράγραφος 
4β του ν. 1418/1984 και του άρθρου 7 του π.δ. 809/1985, 
προϋπολογισμού 35.926,58 € χωρίς Φ.Π.Α. και συνολικού 
προϋπολογισμού με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 50.000,00 €, 
με συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ στα πλαίσια του 
Μέτρου 3 «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» του Αξονα προτεραιότητας 
IV «Ενίσχυση Αστικών Υποδομών - Βελτίωση Ποιότητας 
Ζωής». 

Το έργο εντάχθηκε στο Γ ΠΕΠ/ΔΕ 2000-2006 με την 
υπ’ αριθμ. 5235/28.4.2006 απόφαση του Γ.Γ. ΠΔΕ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 24.7.2006 ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στο 
Δημοτικό Κατάστημα στο Αιτωλικό, στην έδρα του 
Δήμου Αιτωλικού του Ν. Αιτωλ/νίας ενώπιον της 
αρμόδιας επιτροπής. 

Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η 
δημοπρασία, τότε θα διενεργηθεί την επόμενη Δευτέρα 
αντίστοιχα και ώρα 10.00 π.μ. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Γ' Π.Ε.Π. Δυτικής 
Ελλάδας με υπάρχουσα πίστωση για το έτος 2006, 
50.000 €. 

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή 
προσφοράς: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., 
εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη για έργα κατηγορίας 
Οδοποιίας. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.). 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία 
για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) στα οποία τηρούνται 
επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, 
εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και 
κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού 
Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

δ. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α. β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 


παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

ε. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 
του π.δ. 609/1985. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό 
κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς 
αναθεώρηση και ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη 
δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της 
μεγαλύτερης κατηγορίας. 

στ. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων 
εγγεγραμμένων στην τάξη Α1 του ΜΕΕΠ για έργα 
κατηγορίας Οδοποιίας, με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 
του άρθρου 16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση 
ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

ζ. Επίσης γίνονται δεκτές και Επιχειρήσεις 
εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα για αντίστοιχα 
έργα, που ασκούνται από πρόσωπα που πληρούν τις 
προϋποθέσεις συμμετοχής, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του π.δ. 225/1993 (ΦΕΚ Α' 91). 

η. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε 
μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού 
σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες 
διατάξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων 
σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Για τον διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύ¬ 
ουν οι διατάξεις του ν. 1418/1984, του π.δ. 609/1985, του 
π.δ. 410/1995, του π.δ. 171/1987, κ.λπ. όπως τροποποιήθη¬ 
καν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα καθώς 
και του ν. 3263/2004. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο 
ποσό των 720 € (2 %). 

Στην περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκ¬ 
πτωσης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου του 
12%, και πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκομίσει επιπλέον πρόσθετη εγγύ¬ 
ηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3263/2004. 

Συνολική -προθεσμία περαίωσης του έργου τέσσερις 
(4) μήνες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στην έδρα 
του Δήμου Αιτωλικού, στο Δημαρχείο, στο Αιτωλικό του 
Ν. Αιτωλ/νίας (τηλ. 26320 22530) ή στην Τ.Υ.Δ.Κ. Δ/νσης 
Αυτ/σης και Δ/σης Ν. Αιτωλ/νίος, Κύπρου και Λεβίδου, 
Μεσολόγγι (Αρμόδιος: Αγγ. Λύτρας τηλ. 26310 55449) 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες για να λάβουν γνώση 
της μελέτης. 

Τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται από την Τ.Υ.Δ.Κ. 
Αιτωλ/νίας (τηλ.: 26310-55433), μέχρι και την Τετάρτη 
(19.7.2006). Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται 
το αργότερο εντός της επομένης εργάσιμης ημέρας 
από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. 

Αιτωλικό, 3 Ιουλίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΝΙΚΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
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ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Αριθ. 12719 

Ο Δήμος Λαρισαίων διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό 
δί ενσφράγιστων προσφορών με το σύστημα επί μέ¬ 
ρους ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί των 
τιμών του τιμολογίου της μελέτης για την ανάδειξη του 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩ¬ 
ΡΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ» συνολικής κατά τον 
προϋπολογισμό της μελέτης προβλεπόμενης δαπάνης 
59.961,58 € (ΜΕΤΑ Φ.Π.Α.). 

Το έργο αφορά επισκευές στο κτίριο της Παιδικής 
Μέριμνας στη Λάρισα. 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 24.7.2006 ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 9.00 έως 10.00 π.μ. (λήξη παράδοσης 
προσφορών) στο κτίριο του Δημαρχείου, οδός Ιων. 
Δραγούμη 1, Τ.Κ. 41222 Λάρισα, ενώπιον της Επιτροπής 
Διενέργειας Διαγωνισμού και η αποσφράγιση των 
προσφορών θα γίνει αυθημερόν. 

Η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου ορίζεται 
σε (30) τριάντα ημερολογιακές ημέρες από την έναρξη 
ισχύος της σύμβασης. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές 
επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ με πτυχίο για 
έργα: 

- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Α1 τάξης και άνω και 

- Η/Μ Α1 τάξης και άνω, 

καθώς και οι κάτοχοι παλαιών εργοληπτικών πτυχίων 
Δημοσίων Έργων που κατατάσσονται αυτοδίκαια 
στην αντίστοιχη κατηγορία και τάξη του ΜΕΕΠ και 
εργολήπτες εγγεγραμμένοι στα Νομαρχιακά Μητρώα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις και τους περιορισμούς των 
ορίων του ν. 2940/2001 για εργοληπτικές επιχειρήσεις 
και κοινοπραξίες αυτών. 

Γλώσσα Ελληνική. 

Αποστολή της διακήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Κ. δεν 
απαιτείται. 

Για τη διαδικασία δημοπράτησης του έργου και την 
επιλογή αναδόχου, θα εφαρμοστεί ο ν. 1418/1984 όπως 
τροποποιήθηκε με το ν. 2229/1994, το π.δ. 609/1985, ο 
ν. 2576/1998, ο ν. 2940/2001, ο ν. 3112/2003 και ο ν. 3263/ 
2004. 

Ως εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ποσό των 1.007,76 
ευρώ (ήτοι ποσοστό 2% επί της προϋπολογιζόμενης 
δαπάνης του έργου). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν, με 
καταβολή ποσού 10 ευρώ στο ταμείο του Δήμου Λάρισας, 
τα τεύχη και το πρωτότυπο έντυπο της οικονομικής 
προσφοράς, μέχρι και δύο (2) ημέρες πριν από την 
ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού (αποδεικνύεται 
από την ημερομηνία κατάθεσης του ανωτέρω ποσού, 
η οποία αναγράφεται στο τριπλότυπο που εκδίδει το 
ταμείο του Δήμου Λάρισας). 

Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στον 
Ελληνικό τύπο θα γίνει την 7.7.2006. 

Οι ενδιαφερόμενοι επίσης δύναται να λάβουν γνώση 
όλων των σχετικών με τη δημοπρασία στο γραφείο 4.10 
Δ' όροφος του Δήμου Λάρισας κατά τις εργάσιμες ημέ¬ 


ρες και ώρες, αρμόδια η Κ. Ιωαννίδου (τηλ. 2410564268, 
2410 564260, Ραχ 2410 251339, θ-πιαίΙ: 8ΐ5ί3@ΐ3ΐΊ833-άίπΐ05. 
91·)· 

Λάρισα, 4 Ιουλίου 2006 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ 

-♦- 

(19) 

Πε.Σ.Υ.Π. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 

Αριθ. Β/15686 

Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, 
διενεργεί Τακτικό Δημόσιο διαγωνισμό (ανοικτό) για την 
Ανάδειξη εξωτερικού Αναδόχου για την πλήρη σίτιση 
των ασθενών και των Εφημερευόντων Γ ιατρών του Γ.Ν. 
Λαμίας, για οκτώ μήνες, με κριτήριο κατακύρωσης την 
συμφερότερη προσφορά, ημερομηνία λήξης υποβολής 
των προσφορών ορίζεται η 25.8.2006 ημέρα Παρασκευή 
και έως 2 μμ. 

Ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού ορίζεται η 
28.8.2006 ημέρα Δευτέρα. 

Η προσφορά θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα δικαι- 
ολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 6 του π.δ. 394/ 
1996 (ΦΕΚ 266/Α/4.12.1996) καθώς και τα αναφερόμενα 
στο άρθρο 8 παρ.2 υποπαράγραφοι α, β, γ και δ του π.δ. 
Προϋπολογισμού δαπάνης: 1.080.000,00 € με το Φ.Π.Α. 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 07.00 
π.μ. έως 14.00 μ.μ. στο τηλ. 22310-56215. 

Λαμία, 4 Ιουλίου 2006 
Ο Διοικητής 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΡΙΑΝΝΗΣ 
-♦- 

( 20 ) 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
Δ.Ε.Υ.Α. ΔΙΚΑΙΟΥ 

Αριθ. 911 

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΔΙΚΑΙΟΥ προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, για την 
προμήθεια ημιφορτηγού αυτοκίνητου ανοικτού τύπου 
(οφέλιμου φορτίου 1,2 τόνων, προϋπολογιζόμενης 
δαπάνης 13.500,00 € με Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Παρασκευή 14 Ιουλίου 
2006 στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Δικαίου στον 
Λινοπότη, με ώρα λήξης της προθεσμίας παραλαβής 
προσφορών των 11:00 π.μ. 

Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στον 
διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής 
ύψους 675,00 €. 

Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά 
συμμετοχής και την παραλαβή της διακήρυξης, οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην 
Δ.Ε.Υ.Α.Δ. καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
(τηλ. 22420 48351 αρμόδιος Τρακόσσα). 

Λινοπότης, 3 Ιουλίου 2006 

Ο Πρόεδρος 
ΠΑΥΛΟΣ ΔΡΟΣΟΣ 
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( 21 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 

Ο Δήμαρχος Πατρέων προκηρύσσει ανοικτό 
διαγωνισμό με γραπτές και σφραγισμένες προσφορές, 
και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για 
την προμήθεια στολών για το ειδικό ένστολο προσωπικό 
της Δημοτικής αστυνομίας, προϋπολογισμού δαπάνης 
124.184,83 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό 
Κατάστημα του Δήμου Πατρέων (Μαιζώνος 147 3ος 
όροφος) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής στις 27.7.2006 
με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10:30 π.μ. και 
ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών 11 π.μ. 

Σε οποιαδήποτε περίπτωση επανάληψης του 
διαγωνισμού αυτός θα διενεργηθεί μετά από δέκα 
εργάσιμες ημέρες και συγκεκριμένα στις 10.8.2006 με 
ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10:30 π.μ. Και ώρα 
λήξης παραλαβής των προσφορών 11 π.μ. 

Ο ανωτέρω διαγωνισμός θα διεξαχθεί με βάσει τις 
διατάξεις της υ.α. 11389/1993, του π.δ/τος 410/1995, του 
ν. 2286/1995, και του π.δ/τος 370/1995, δεκτοί γίνονται 
έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές, νομικά πρόσωπα 
ημεδαπά και αλλοδαπά, συνεταιρισμοί και ενώσεις 
προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά αφού 
προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στη 
σχετική διακήρυξη και σύμφωνα με τους όρους αυτής. 

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι 
5% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού σε γραμμάτιο 
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική 
επιστολή αναγνωρισμένης Τραπέζης. 

Σχετικά και πληροφορίες στο Τμήμα Προμηθειών του 
Δήμου (τηλ. 2610 966244) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, 
απ’ όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν τα 
σχετικά έγγραφα. 

Τα έξοδα δημοσίευσης περίληψης της παρούσας θα 
βαρύνουν τον Δήμο. 

Πάτρα, 4 Ιουλίου 2006 

Ο Δήμαρχος 

ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΚΑΡΑΒΟΛΑΣ 
-♦- 

( 22 ) 

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΝ. ΟΛΥΜΠΟΥ 

Αριθ. 8451 

Ο Δήμαρχος Αν. Ολύμπου Ν. Πιερίας, προσκαλεί τους 
ενδιαφερομένους σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με 
σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα προσφοράς 
με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης άρθρο 7 του π.δ. 609/ 
1985 για την εκτέλεση του έργου «Συμπληρωματικές ερ¬ 
γασίες για την διευθέτηση του ρέματος Αγίου Νικολάου 
ΔΔ Σκοτίναςτου Δήμου Ανατ. Ολύμπου». 

Αριθμ. μελέτη 56/2006, προϋπολογισμού δημοπρά- 
τησης 86.421,15 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) εργασίες 
49.336,15 € + ΓΕ και ΟΕ € 13.814,12 = 63.150,27 € + απρό¬ 
βλεπτα 15% 9.472,54 € + αναθεώρηση 00,00 € + απολο¬ 
γιστικά 0,00€ + ΦΠΑ 19% 13.798,33 €= 86.421,15 € που θα 
διεξαχθεί σύμφωνα με το ν. 1418/1984 τα εκτελεστικά 
του διατάγματα και το ν. 3263/2004 όπως αυτά ισχύουν 
κατά την ημερομηνία αποστολής της Περίληψης Διακή¬ 


ρυξης για δημοσίευση στον Ελληνικό τύπο και με τους 
όρους της διακήρυξης και καλεί τους ενδιαφερομένους 
εργολήπτες να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη 
αναδόχου κατασκευής του παραπάνω έργου. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 20.7.2006 
ημέρα Πέμπτη και ώρα από 10:00 π.μ. στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Δήμου Αν. Ολύμπου, στη Λεπτοκαρυά 
τηλ: 23520/21084. 

Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η 
δημοπρασία στην παραπάνω ημερομηνία, τότε θα 
διενεργηθεί την 20.7.2006 ημέρα Πέμπτη και την ίδια 
ώρα στον ίδιο χώρο. 

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με την «ανοικτή 
δημοπρασία» της παραγράφου 2α του άρθρου 4 του 
ν. 1418/1984 όπως αυτός ισχύει και υπό τις προϋπόθεσης 
του ν. 3263/2004. 

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα υπο¬ 
βληθεί με το σύστημα με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης 
του άρθρου 4 παρ. 4β του ν. 1418/1984 και του άρθρου 
7 του π.δ. 609/1985. 

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

Α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ, 
εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2 και 1ης τάξης για έργα 
κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ καθώς και πτυχία εγγεγραμμένα 
στα ΝΜ αντίστοιχης τάξης. 

Β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της ΕΕ ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή της Σ.Δ.Σ 
του Π.Ο.Ε όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς ανάλογης τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

Γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα 
οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
παρόμοια ποιοτικά έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο 
από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

Κοινοπραξίες Εργολτρετικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β, γ, σε οποιοδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 Κ/Ξ στην ίδια κατηγορία υπο τον 
όρον ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει 
με ποσοστό συμμετοχής όχι μικρότερο από 25 % της 
καλούμενης κατηγορία. 

Κοινοπραξίες ΕΕ για την κάλυψη των διαφόρων 
κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους 
της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 609/1985. Το ποσοστό 
συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό 
σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της 
κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι 
απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με 
ποσοστό κάτω 10% του προϋπολογισμού του Έργου 
(χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) εφόσον δεν καλείται 
στη δημοπρασία αθροίζεται στον προϋπολογισμό της 
μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες ΕΕ εγγεγραμμένων στην τάξη ΜΕΕΠ 
για έργα κατηγορίας Οδοποιίας με τις προϋποθέσεις 
της παρ. 42 του άρθρου 16 του ν. 1418/1984 όπως ισχύει 
(αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει είτε 
μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος 
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κατά λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων. Κάθε 
εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει μεμονωμένα 
ή σε ένα μόνο κοινοπρακτικό σχήμα. Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την συμμετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την 
κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό πρέπει να 
κατατεθούν από κάθε διαγωνιζόμενο εγγυήσεις 
συμμετοχής συνολικού ποσού 1460,00 €. του 

προϋπολογισμού, οι οποίες θα απευθύνονται στο Δήμο 
Αν. Ολύμπου και θα παρέχονται όπως ορίζεται στην 
παρ. 1 του άρθρου 23 του π.δ. 609/1985. Οι εγγυήσεις 
θα είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της Κοινοπραξίας 
στην περίπτωση που ο προσφέρων διαγωνιζόμενος είναι 
κοινοπραξία εργοληπτικών επιχειρήσεων. 

Οι παραπάνω εγγυητικές επιστολές θα είναι χωρίς 
χρονικό περιορισμό ισχύος ή θα ισχύουν το λιγότερο για 
διάστημα ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών από την 
ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 23 του π.δ. 609/1985 
όπως ισχύει). 

Το έργο χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις ιδίων 
πόρων του Δήμου Ανατ. Ολύμπου και υπόκειται 
στις κρατήσεις που προβλέπεται για τα έργα αυτά, 
περιλαμβανομένης και της κράτησης 6% του άρθρου 27 
παρ. 34-37 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137Α/24.8.1993). 

Τα γενικά έξοδα όφελος κλπ. του αναδόχου και οι 
επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς κ.λπ. καθορίζονται 
στο άρθρο 1 της Ε.Σ.Υ Ο Φ.Π.Α βαρύνει τον κύριο του 
Έργου. 

Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 
το οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την 
προσφορά τους, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης 
(διακήρυξη, έντυπο Οικονομικής προσφοράς, τιμολόγιο 
μελέτης, Ειδική συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ), τεχνικές 
προδιαγραφές και τα παραρτήματα τους. ΤΣΥ, τεχνική 
περιγραφή (Τ.ΙΙ), προϋπολογισμός μελέτης.) διατίθεται 
από τον Δήμιο Αν. Ολύμπου. Πληροφορίες Δάμπλιας 
Γεώργιος τηλ. 23520/21084. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα παραπάνω 
τεύχη μέχρι και δύο (2) ημερολογιακές ημέρες πριν 
από την ημερομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας από 
τα γραφεία του Δήμου Αν. Ολύμπου με την καταβολή 
10 €. 

Τα έξοδα των εκ νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων 
της διακήρυξης της δημοπρασίας βαρύνουν τον ανά- 
δοχο και εισπράτονται με τον πρώτο λογαριασμό πλη¬ 
ρωμής του έργου. 

Λεπτοκαρυά, 4 Ιουλίου 2006 

Ο Δήμαρχος κ.α.α. 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡΕΒΕΝΙΤΗΣ 

-♦- 

(23) 

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΝ. ΟΛΥΜΠΟΥ 

Αριθ. 8440 

Ο Δήμαρχος Αν. Ολύμπου Ν. Πιερίας προσκαλεί τους 
ενδιαφερομένους σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό 
με σφραγισμένες προσφοράς με το σύστημα προσφο¬ 


ράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης άρθρο 7 του 
π.δ. 609/1985 για την εκτέλεση του έργου «Αποκατά¬ 
σταση κατολισθήσεων στην περιοχή σιδηροδρομικού 
σταθμού Πλαταμώνα». 

Αριθμ. μελέτη 56/2006, προϋπολογισμού δημοπράτη¬ 
σης 139.097,02 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) εργασίες 
86.137,25 € + ΓΕ και ΟΕ € 15.504,71 -101.641,96 € + απρό¬ 
βλεπτα 15% 15.246,29 € + αναθεώρηση 00,00 € + απολο¬ 
γιστικό 0,00 € + ΦΠΑ 19 % 22.208,77 € = 139.097,02 € που 
θα διεξαχθεί σύμφωνα με το ν. 1418/1984 τα εκτελεστικά 
του διατάγματα και το ν. 3263/2004 όπως αυτά ισχύουν 
κατά την ημερομηνία αποστολής της Περίληψης Διακή¬ 
ρυξης για δημοσίευση στον Ελληνικό τύπο και με τους 
όρους της διακήρυξης και καλεί τους ενδιαφερομένους 
εργολήπτες να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη 
αναδόχου κατασκευής του παραπάνω έργου. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 20.7.2006 
ημέρα Πέμπτη και ώρα από 10:00 π.μ. στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Δήμου Αν. Ολύμπου, στη Λεπτοκαρυά 
τηλ: 23520/21084. 

Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η 
δημοπρασία στην παραπάνω ημερομηνία, τότε θα 
διενεργηθεί την 27.7.2006 ημέρα Πέμπτη και την ίδια 
ώρα στον ίδιο χώρο. 

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με την «ανοικτή 
δημοπρασία» της παραγράφου 2α του άρθρου 4 του 
ν. 1418/1984 όπως αυτός ισχύει και υπό τις προϋπόθεσης 
του ν. 3263/2004. 

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα 
υποβληθεί με το σύστημα με επί μέρους ποσοστά 
έκπτωσης του άρθρου 4 παρ. 4β του ν. 1418/1984 και 
του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985. 

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

Α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ, 
εφόσον ανήκουν στην Α2 και 1ης τάξης για έργα 
κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και 2ης εντός Νομού. 

Β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της ΕΕ ή του Ευρω¬ 
παϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή της Σ.Δ.Σ του Π.ΟΈ 
όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένοι 
εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς 
ανάλογης τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλού¬ 
μενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

Γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα 
οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
παρόμοια ποιοτικά έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο 
από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β, γ, σε οποιοδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 Κ/Ξ στην ίδια κατηγορία υπο τον 
όρον ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει 
με ποσοστό συμμετοχής όχι μικρότερο από 25 % της 
καλούμενης κατηγορία. 

Κοινοπραξίες ΕΕ για την κάλυψη των διαφόρων 
κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους 
της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 609/1985. Το ποσοστό 
συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό 
σχήμα προκύπτα από τον προϋπολογισμό της 
κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι 
απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με 
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ποσοστό κάτω 10% του προϋπολογισμού του έργου 
(χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) εφόσον δεν καλείται 
στη δημοπρασία αθροίζεται στον προϋπολογισμό της 
μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες Ε.Ε. εγγεγραμμένων στην τάξη ΜΕΕΠ 
για έργα κατηγορίας Οδοποιίας με τις προϋποθέσεις 
της παρ. 42 του άρθρου 16 του ν. 1418/1984 όπως ισχύει 
(αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει είτε 
μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος 
κατά λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων. Κάθε 
εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει μεμονωμένα 
ή σε ένα μόνο κοινοπρακτικό σχήμα. Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την συμμετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την 
κατασκευή ΔημοσίωνΈργων. 

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό πρέπει να 
κατατεθούν από κάθε διαγωνιζόμενο εγγυήσεις 
συμμετοχής συνολικού ποσού 2.337,00 € του 

προϋπολογισμού, οι οποίες θα απευθύνονται στο Δήμο 
Αν. Ολύμπου και θα παρέχονται όπως ορίζεται στην 
παρ. 1 του άρθρου 23 του π.δ. 609/1985. Οι εγγυήσεις 
θα είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της Κοινοπραξίας 
στην περίπτωση που ο προσφέρων διαγωνιζόμενος είναι 
κοινοπραξία εργοληπτικών επιχειρήσεων. 

Οι παραπάνω εγγυητικές επιστολές θα είναι χωρίς 
χρονικό περιορισμό ισχύος ή θα ισχύουν το λιγότερο για 
διάστημα ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών από την 
ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 23 του π.δ. 609/1985 
όπως ισχύει). 

Το έργο χρηματοδοτείται από ης πιστώσεις ιδίων 
πόρων του Δήμου Ανατ. Ολύμπου και υπόκειται 
στις κρατήσεις που προβλέπεται για τα έργα αυτά, 
περιλαμβανομένης και της κράτησης 6% του άρθρου 27 
παρ. 34-37 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ137Α/24.8.1993). 

Τα γενικά έξοδα όφελος κλπ. του αναδόχου και οι 
επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς κ.λπ. καθορίζονται 
στο άρθρο 1 της Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α βαρύνει τον κύριο του 
Εργου. 

Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 
το οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την 
προσφορά τους, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης 
(διακήρυξη, έντυπο Οικονομικής προσφοράς, τιμολόγιο 
μελέτης, Ειδική συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ), τεχνικές 
προδιαγραφές και τα παραρτήματα τους. ΤΣΥ, τεχνική 
περιγραφή (Τ.Π), προϋπολογισμός μελέτης.) διατίθεται 
από τον Δήμο Αν. Ολύμπου. Πληροφορίες Δάμπλιας 
Γεώργιος τηλ. 23520/21084. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα παραπάνω 
τεύχη μέχρι και δύο (2) ημερολογιακές ημέρες πριν από 
την ημερομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας από τα 
γραφεία του Δήμου Αν. Ολύμπου με την καταβολή 10 €. 

Τα έξοδα των εκ νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων 
της διακήρυξης της δημοπρασίας βαρύνουν τον ανάδοχο 
και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής 
του έργου. 

Λεπτοκαρυά, 4 Ιουλίου 2006 

Ο Δήμαρχος κ.α.α. 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡΕΒΕΝΙΤΗΣ 


(24) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΡΑΜΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ 

Αριθ. 4453 

Ο Δήμος Καλαμποκιού προκηρύσσει Δημόσιο Μειοδοτικό 
διαγωνισμό με ανοικτή δημοπρασία με το σύστημα 
προσφοράς Επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες 
τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών 
με έλεγχο ομαλότητας των ποσοστών αυτών σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2α του ν. 1418/1984 
και του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985, για την ανάδειξη 
αναδόχου κατασκευής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ» προϋπολογισμού 
δαπάνης 310.000 € με Φ.Π.Α. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του 
προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» με υφιστάμενη πίστωση 
200.000€ για το έτος 2006 και 110.000 € για το έτος 
2007. 

Η ανοικτή δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα: 

Με τις διατάξεις των ν. 1418/1984 και 3263/2004 και των 
κανονιστικών πράξεων (προεδρικών διαταγμάτων και 
υπουργικών αποφάσεων) που εκδόθηκαν προς εκτέλεση 
τους. 

Με τους όρους της υπ’ αριθμ. 202/2006 μελέτης. 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου 
και οι προσφορές θα παραληφθούν από την αρμόδια 
επιτροπή την 24η Ιουλίου του έτους 2006 ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής 
προσφορών). 

Αν για οποιοδήποτε λόγο δον διεξαχθεί η δημοπρασία 
την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί στις 
27.7.2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

α. εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο 
Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν 
στην Α2 έως ΤΡΙΤΗ τάξη (με τους περιορισμούς των 
κατωτέρων ορίων) για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

β. κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων της 
περίπτωσης α. 

γ. και οι προερχόμενες από κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. που έχουν το 
δικαίωμα κατασκευής της αντίστοιχης κατηγορίας 
έργων και προϋπολογισμού. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει 
μεμονωμένα ή σε ένα μόνο κοινοπρακτικό σχήμα. Κατά 
τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την 
συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς 
για την κατασκευή ΔημοσίωνΈργων. 

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται κατάθεση 
εγγύησης ίση με το 2% του προϋπολογισμού και 
συγκεκριμένα κατ’ ελάχιστον 5.193,39€, θα απευθύνεται 
στον ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ και θα παρέχεται σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 23 του π.δ. 609/1985 και 
του άρθρου 4 ταυ ν. 3263/2004. 

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς και τα τεύχη 
δημοπράτησης θα διατίθενται από τσχ Δήμο 
Καλαμποκιού (Δημαρχείο, Καλαμπόκι τηλ.2521051210), 
μέχρι και την Τετάρτη 19.7.2006. 

Καλαμπόκι, 4 Ιουλίου 2006 
Ο Δήμαρχος 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 

Αριθ. 5535 

Ο Δήμαρχος Παραμυθίας επαναπροκηρύσσει δημόσιο 
ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προ¬ 
σφορές και με το «σύστημα προσφοράς με επιμέρους 
ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες εργασιών» επί των 
τιμών του τιμολογίου της Υπηρεσίας (άρθρο 7 του π.δ. 
609/1985), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1418/1984, 
όπως αυτός συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τους 
ν. 2229/1994, ν. 2576/1998, του ν. 3263/2004 και των π.δ. 
609/1985,171/1987 και 218/1999 για την ανάδειξη αναδό- 
χου κατασκευής του έργου: «Βελτιώσεις-ασφαλτοστρώ- 
σεις εσωτερικής οδοποιίας Δημοτικών Διαμερισμάτων 
Δήμου Παραμυθιάς». 

Προϋπολογισμού δαπάνης: 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: Διακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες 
τριακόσια δέκα εννέα ευρώ και τριάντα τρία λεπτά 
(χωρίς Φ.Π.Α.) ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 298.319,33 €. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα 
«ΘΗΣΕΑΣ». 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 17η Ιουλίου 2006 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 πρωινή, η οποία είναι και 
ώρα λήξης της επίδοσης των προσφορών, στο Δημοτικό 
Κατάστημα Παραμυθιάς Θεσπρωτίας. 

Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η 
δημοπρασία την 17η Ιουλίου 2006, τότε θα διενεργηθεί 
την 20η Ιουλίου 2006 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές 
επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π., Α2 τάξης και 
άνω για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, (με περιορισμό των κατωτάτων 
ορίων όπως αυτά ορίζονται), όπως και εργοληπτικές 
επιχειρήσεις προερχόμενες από κράτη - μέλη της 
Ευρωπαϊκής «Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., με τις προϋποθέσεις που 
αναφέρονται στη Διακήρυξη της Δημοπρασίας. 

Σε περίπτωση που το προσφερόμενο ποσό έκπτωσης 
του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου 12 %, όπως 
έχει καθοριστεί με την υπ’ αριθμ. Δ17/03/101/ΦΝ 437 
υπουργική απόφαση, προκειμένου να υπογράφει η 
σύμβαση, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει 
επιπλέον, πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του 
ν. 3263/2004. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 5.958,00 € (ποσοστό 
2 % του προϋπολογισμού μελέτη χωρίς αναθεώρηση 
και Φ.Π.Α.) και κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή 
αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ και θα 
απευθύνεται στο Δήμο Παραμυθιάς Ν. Θεσπρωτίας. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο 
της Οικονομικής Προσφοράς, να λάβουν γνώση της 
μελέτης και να πάρουν πληροφορίες σχετική με τη 
Δημοπρασία στα γραφεία του Δήμου Παραμυθιάς τις 
Εργάσιμες ημέρες ναι ώρες και μέχρι την 13η Ιουλίου 
2006. 


Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας περιληπτικής 
διακήρυξης και τυχόν επαναληπτικών, βαρύνουν τον 
Ανάδοχο του έργου. 

Παραμυθιά, 4 Ιουλίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ. ΛΩΛΟΣ 

-♦- 
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ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

Αριθ. 8284 

Ο Δήμαρχος Καστοριάς προκηρύσσει δημόσιο 
μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές 
με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά 
έκπτωσης - για την ανάδειξη μειοδότου, εκτέλεσης του 
έργου: «ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΓΡΙΩΝ ΖΩΩΝ» Πρ/ 
σμού 200.056,75 € με ΦΠΑ. 

Το έργο εντάσσεται στο Ε.Π. Κ.Π. ίοαάθΓ + και 
χρηματοδοτείται από το ΕΓΤΠΕ-Π με ποσοστό 75% 
και από Εθνικούς Πόρους με ποσοστό 25%, ο δε 
προϋπολογισμός του είναι 200.056,75 € (με ΦΠΑ). 

Η παραλαβή των φακέλων και ο έλεγχος των δικαι- 
ολογητικών των συμμετεχόντων στην δημοπρασία, θα 
γίνει στις 31 του μήνα Ιουλίου του έτους 2006 ημέρα 
Δευτέρα με λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών 
την ώρα 10 π.μ., στο Δημοτικό κατάστημα Καστοριάς 
από την Ε.Δ. (Επιτροπή Διαγωνισμού), σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν. 1418/1984 όπως τροποποιήθηκε και συ¬ 
μπληρώθηκε με τον ν. 2052/1992 (άρθρα 6 και 20), τον 
ν. 2229/94 (άρθρα 1 έως και 4), τον ν. 2338/1995 (άρθρο 
13), τον ν. 2372/1996 (άρθρο 4), τον ν. 2940/2001, τον 
ν. 3212/2003 και τον ν. 3263/2004, το π.δ. 609/1985, όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το π.δ. 286/1994, 
το π.δ. 368/1994 (άρθρα 5, 6,7, 8, 9 και 11), το π.δ. 210/1997, 
το π.δ. 285/1997, και το π.δ. 218/1999. 

Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η 
δημοπρασία στις 31.7.2006, τότε θα διενεργηθεί στις 3 
τον μήνα Αυγούστου του έτους 2006, ημέρα Πέμπτη 
και ώρα 10:00 π.μ. 

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στις τάξεις Α2 και άνω, με τις επιφυλάξεις 
των κατωτέρων, ορίων, για έργα κατηγορίας Οικοδομικών 
και Α1 και άνω, με τις επιφυλάξεις των κατωτέρων ορίων, 
για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικών. 

β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξεις και κατηγορίες 
αντίστοιχες με τις παραπάνω του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον 
αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει, παρόμοια ποιοτικά 
και ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. 
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2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους τον άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών τσυ 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 τον άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επι¬ 
χείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον 
προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο δια¬ 
γωνισμό 2% (περίπου) επί της προϋπολογιζόμενης αξίας 
του έργου, δηλ. 3.400,00 Ευρώ. 

Οι ενδιαφερόμενοι εργολήπτες θα παραλαμβάνουν τα 
τεύχη δημοπράτησης έως την 26.7.2006 ημέρα Τετάρτη 
και θα συμπληρώνουν την οικονομική προσφορά τους 
επί εντύπου σφραγισμένου που θα χορηγεί η Δ/νση 
ΤΎ. του Δήμου. 

Ενημέρωση πάνω στη μελέτη θα γίνεται στους εν¬ 
διαφερομένους κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας τον Δήμου, τηλ 
24670-26.194. 

Καστοριά, 27 Ιουνίου 2006 
Ο Δήμαρχος 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΟΥΛΙΔΗΣ 
-♦- 

(27) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ 

Αριθ. 2615 

Ο Δήμος ΚΙΛΕΛΕΡ διακηρύσσει τη με ανοικτή δημο¬ 
πρασία και με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 
4 παράγραφος 4.β του ν. 1418/1984 και άρθρο 7 του 
π.δ. 609/1985) επιλογή αναδόχου, σύμφωνα με το ν. 
1418/1984, τα εκτελεστικά του διατάγματα και το ν. 
3263/2004 όπως αυτά ισχύουν σήμερα, για την κατα¬ 
σκευή του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 
ΕΙΣΟΔΟΥ ΜΕΛΙΣΣΑΣ» προϋπολογισμού δημοπράτησης 
69.020,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. (προϋπολο¬ 
γισμός για καθορισμό πτυχίων 56.745,67 € για αναθεώ¬ 
ρηση 1.254,33 € για Φ.Π.Α. 11.020,00 €. 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου 
τη Δευτέρα 24.7.2006 με ώρα λήξης επίδοσης προσφο¬ 
ρών 10:00 π.μ. από την επιτροπή του διαγωνισμού. Αν 
για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο η δημοπρασία δε διε¬ 
ξαχθεί την ημέρα αυτή, τότε θα διεξαχθεί την Πέμπτη 
27.7.2006 με ώρα λήξης επίδοσης προσφορών 10:00 π.μ. 
στα γραφεία του Δήμου. 

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο Μ.Ε.ΕΠ. του 


Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Α1 τάξη και άνω με την ισχύ των κατώτατων 
ορίων για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή 
της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη 
με αυτή του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. όπου δεν τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον 
αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει παρόμοια ποιοτικά 
και ποσοτικά, έργα με το δημοπρατούμενο. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 
2 παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια 
κατηγορία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα 
με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης 
κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων Κατηγοριών των εργασιών του 
έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 
του π.δ. 609/1985. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό 
κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς 
αναθεώρηση και ΦΠΑ) εφόσον δεν καλείται στη 
δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της 
μεγαλύτερης κατηγορίας. 

4. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε 
μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού 
σχήματος. 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι 
αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να 
κατατεθούν από κάθε διαγωνισμένο εγγυητικές 
επιστολές συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 
2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς 
αναθεώρηση και ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των 1.134,92 
ΕΥΡΩ, που θα απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή 
και θα παρέχονται όπως ορίζεται στην παρ. 1 του 
άρθρου 23 του π.δ. 609/1985. Εφόσον ο προσφέρων 
/ διαγωνιζόμενος είναι κοινοπραξία εργοληπτικών 
επιχειρήσεων, οι εγγυήσεις θα είναι κοινές υπέρ όλων 
των μελών της κοινοπραξίας. 

Οι εγγυητικές επιστολές, θα είναι χωρίς χοονικό 
περιορισμό ισχύος ή θα ισχύουν το λιγότερο για δι¬ 
άστημα εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών, 
από την ημερομηνία δημοπράτησης. (Άρθρο 23 του 
π.δ. 609/1985 όπως ισχύει). 

Εργοδότης - Κύριος του Έργου - Αναθέτουσα Αρχή 
- Φορέας Κατασκευή του Έργου - Προϊστάμενη Αρχή 
είναι ο Δήμος ΚΙΛΕΛΕΡ με έδρα το Κιλελέρ ταχ. κωδ. 
41500 τηλ: 2410 731201 /731547 ίαχ: 2410 731551 θ-πιαίΙ: 
όΙ<ίΐ 8 ΐθΓ@οίθηθί. 9 Γ όπου οι διαγωνιζόμενοι θα απευθύνουν 
την αλληλογραφία τους και θα καταθέσουν τα ένδικα 
μέσα που ενδεχομένως ασκήσουν κατά το στάδιο της 
δημοπράτησης. 

Γ ια την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή 
εγγύησης καλής εκτέλεσης κατά την παρ. 1 του άρθρου 
4 του ν. 3263/2004, που ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί 
του προϋπολογισμού του έργου, χωρίς τα κονδύλια 
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της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α., ήτοι ποσού 2.837,29 
Ευρώ. 

Σε περίπτωση που το ποσοστό έκπτωσης που 
προσέφερε στο διαγωνισμό ο ανάδοχος είναι μεγαλύτερο 
του ορίου του 12%, υποχρεούται να προσκομίσει για την 
υπογραφή της σύμβασης επιπλέον πρόσθετη εγγύηση 
καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3263/2004. 

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις ΣΑΤΑ και υπό- 
κειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, 
περιλαμβανομένης και της κράτησης 6%ο του άρθρου 27 
παρ. 34-37 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Α' 137/ 24.8.1993). 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται 
σε ενενήντα (90) ημέρες από την ημέρα υπογραφής της 
σύμβασης όταν Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου δεν 
είναι η Τ.Υ.Δ.Κ (άρθρα 3 και 20 του π.δ. 171/1987). Στην 
περίπτωση που Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι η Τ.Υ.Δ.Κ., 
αντίγραφο της σύμβασης κοινοποιείται υποχρεωτικά σ’ 
αυτή μέσα σε δεκαπέντε (15) μέρες από την υπογραφή 
της, οπότε οι συμβατικές προθεσμίες εκτέλεσης αρχί¬ 
ζουν από τη μέρα πρωτοκόλλησης της συμβάσης στο 
σχετικό βιβλίο της Περιφέρειας. Αν η πρωτοκόλληση 
θα γίνει μέσα στην προθεσμία των δεκαπέντε ημερών 
από την υπογραφή της σύμβασης, τότε οι συμβατικές 
προθεσμίες αρχίζουν με την εκπνοή της δεκαπενθή¬ 
μερης προθεσμίας (παραγρ. 2 του άρθρου 7 του π.δ. 
171/1987). 

Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, 
το οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την 
προσφορά τους, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης 
διατίθενται μέχρι και την Τετάρτη 19.7.2006 από τα γρα¬ 
φεία του Δήμου με την καταβολή 15 ευρώ από όπου 
οι ενδιαφερόμενοι μπορρύν να λάβουν γνώση και των 
υπολοίπων στοιχείων (μελετών, ερευνών κ,λπ.) κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν και 
ταχυδρομικώς τα στοιχεία της δημοπρασίας, εφόσον 
προηγουμένως έχουν εμβάσει στο Δήμο, πέραν της 
δαπάνης της προηγούμενες παραγράφου και τη δαπάνη 
για την ταχυδρομική αποστολή στον ενδιαφερόμενο. 
Ο Δήμος αποστέλλει τα τεύχη δημοπράτησης μέσω 
των Ελληνικών Ταχυδρομείων με την ταχύτερη δυνατή 
Υπηρεσία αποστολής που διαθέτουν. Στην περίπτωση 
που οι ενδιαφερόμενοι επιλέξουν ιδιωτικές ετάφείες 
μεταφοράς αλληλογραφίας - δεμάτων κ.λπ., ο Δήμος 
παραδίδει στις εταιρείες αυτές τα τεύχή δημοπράτησης. 
Και στις δύο περιπτώσεις ο Δήμος δε φέρει καμία ευθύνη 
για την έγκαιρη άψιξη τους στον ενδιαφερόμενο. 

Η Προϊσταμένη Αρχή αποφασίζει και εγκρίνει ή ακυ¬ 
ρώνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, χωρίς να 
αποκλείεται η μερική επανάληψη της διαδικασίας του 
διαγωνισμού από οποιοδήποτε σημείο σε περίπτωση 
λάθους η παράλειψης σύμφωνα με το άρθρο 2 του 
ν. 3263/2004. 

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό (υποβολή προσφοράς) 
αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη 
γνώση της διακήρυξης αυτής και των λοιπών τευχών 
δημοπράτησης, της νομοθεσίας «Περί Εκτελέσεως 
ΔημοσίωνΈργων» όπως αυτή ισχύει σήμερα και γνωρίζει 
πλήρως τις τοπική συνθήκες του έργου. 


Η προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στο 
διαγωνισμό, για ενενήντα (90) ημερών από την 
ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών. 

Τα έξοδα της δημοσίευσης της διακήρυξης αυτής 
βαρύνουν τον Ανάδοχο και εισπράττονται με τον πρώτο 
λογαριασμό πληρωμής του έργου. 

Κιλελέρ, 4 Ιουλίου 2006 

Ο Δήμαρχος 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ 

-♦- 

(29) 

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ 

Αριθ. 8752 

Ο Δήμος Τοπείρου προκηρύσσει Δημόσιο Μειοδοτικό 
Διαγωνισμό, σύμφωνα με το ν. 1418/1984, το ν. 3263/2004 
και τα εκτελεστικά του διατάγματα αυτών, με σφραγι¬ 
σμένες προσφορές και με το σύστημα με ενιαίο ποσο¬ 
στό έκπτωσης (αρ. 6 του π.δ. 609/1985), για την ανάδειξη 
Ανάδοχου για την εκτέλεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟΝ 
ΟΙΚΙΣΜΟ ΗΛΙΟΠΕΤΡΑΣ» με συνολική δαπάνη εκατόν δύο 
χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ 102.500 € συμπεριλαμβα¬ 
νομένου του Φ.Π.Α. 19%. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ 
με το ποσό των 102.500,00 €. 

Γίνονται δεκτές α. εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοι¬ 
νοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων γραμμένες στο 
ΜΕΕΠ Α1 τάξης και άνω γιο έργα Υδραυλικών. 

Η κατασκευή του έργου θα γίνει σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμ. 33/2005 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Σ.Δ.Α.Ν. Ξάνθης και η προθεσμία για την αποπερά¬ 
τωση του είναι δώδεκα (12) μήνες. 

Ισχύουσες διατάξεις εκτέλεσης του έργου: ν. 1418/1984, 
ν. 2940/2001, ν. 3263/2004, π.δ. 609/1985,171/1987. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του τμή¬ 
ματος Τεχνικής Υπηρεσίας στο δημοτικό διαμέρισμα 
Αβατου, στις 27.7.2006 ημέρα Πέμπτη και με ώρα λή¬ 
ξης κατάθεσης προσφορών την 10:00, στην αρμόδια 
επιτροπή διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 3263/2004, του άρθρου 21 του π.δ. 609/1985 και 
την υπ’ αριθμ. 20298/21.3.1986 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ- 
ΔΔΑ και την υπ’ αριθμ. 23/2.8.2000 εγκύκλιο του 
ΥΠΕΧΩΔΕ. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 1.694,00 
Ευρώ (2% της δαπάνης του έργου) θα απευθύνεται 
στον Δήμο Τοπείρου. 

Τεύχη δημοπράτησης και οικονομικής προσφοράς κα¬ 
θώς και λοιπές πληροφορίες θα δίνονται από την Δ/νση 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Σ.Δ.Α.Ν. Ξάνθης, και από την 
τεχνική υπηρεσία Δήμου Τοπείρου (2541077526) κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι και την 24.7.2006. 

Εύλαλο, 4 Ιουλίου 2006 

Ο Δήμαρχος 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 
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(29) 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΠΙΝΔΕΩΝ 

Αριθ. 2641 

Ο Δήμαρχος Πινδέων διακηρύσσει δημόσιο ανοικτό 
διαγωνισμό για την προμήθεια ένας επιβατικού αυτοκι¬ 
νήτου 1300γπ 3 4x4 καινούργιου με κριτήριο κατακύρωσης 
τη συμφερότερη προσφορά (αξιολόγηση), σύμφωνα με 
τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης (Υ.Α.) 11389/1993 
του ΥΠ. ΕΣ., «περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.», η υπ’ αριθμ. 27874/1993 
ερμηνευτική εγκύκλιος το» ΥΠ.ΕΣ., το π.δ. 410/1995 «Δη¬ 
μοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», οι ν. 2000/1990 και 
2286/1995, το π.δ. 105/1989 για προϋπολογισμό δαπάνης 
πάνω από 200.000 ΕΩυ. 

Προϋπολογισμός: 16.000,00 €. 

Η προμήθεια χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα 
ΘΗΣΕΑΣ. 

Τόπος παράδοσης στο Δήμο Πινδέων. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα του 
Δήμου Πινδέων, στα Στουρναραίικα Τρικάλων από την 
αρμόδια επιτροπή της υπηρεσίας την 25η του μήνα 
Ιουλίου του έτους 2006. 

Ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών η 11:00 π.μ. και 
ώρα λήξης η 12:00 π.μ. 

Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην 
υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται 
με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές 
θα περιέρχονται στην Υπηρεσία (πάντα σφραγισμένες), 
μέχρι της προηγούμενης τον διαγαινισμού εργάσιμης 
ημέρας. (Παρ. 4 άρθρο 11 της Υ.Α. 11389/1993 του 
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

1/Ελληνες και αλλοδαποί προμηθευτές 

2. Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά 

3. Συνεταιρισμοί 

4. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή 
προσφορά. 

Κάθε προμηθευτής που λαμβάνει μέρος στον 
διαγωνισμό οφείλει να προσκομίσει επί ποινή 
αποκλεισμού. 

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ίση προς το 5% 
του συνολικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με το άρθρο 
26 της Υ.Α. 11389/1993 του ΥΠ.ΕΣ., περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., ήτοι, 
800,00 €, με την ανάλογη στρογγύλευση. 

2. Τα αναφερόμενα στην Λεπτομερή Διακήρυξη 
Δημοπρασίας στοιχεία. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν έγγραφα 
και συμπληρωματικές πληροφορίες μέχρι και (έξι) 6 
τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που 
έχει ορισθεί για την παραλαβή των προσφορών. Οι 
συμπληρωματικές πληροφορίες αποστέλλονται ή 
παραδίδονται το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες 
ημέρες μετά τη λήψη της σχετικής αίτησης. 

Περισσότερες πληροφορίες για τον διαγωνισμό 
παρέχονται στο ΔΗΜΟ ΠΙΝΔΕΩΝ Ταχ. Δ/νση: 
ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΙΪΚΑ -ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αριθμοί Τηλεφώνου: 
2434093155 Τηλεομοιοτυπία (ΕΑΧ): 2434093211 Ηλεκτρ/ 
κή δ/νση (Θ-ιηαϋ): ρίπάθ5ΐ@οίθΠθ1.9Γ. 

Στουρναραίικα, 4 Ιουλίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΤΕΡΑΣ 


(30) 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ 

Αριθ. 5756 

Ο Δήμαρχος Παλαμά, Νομού Καρδίτσας διακηρύσσει 
ότι θα γίνει ανοικτή δημοπρασία με σύστημα προσφοράς 
με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες 
εκφρασμένο σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (άρθρο 
4, παρ. 4β, του ν. 1418 και άρθρο 7, του π.δ/τος 609/1985) 
για την ανάδειξη αναδόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν. 1418/1984, του π.δ. 609/1985), του π.δ. 171/1987, 
του ν. 2229/1994, του ν. 2940/2001, του ν. 3263/2004 και 
των σχετικών εγκυκλίων, για την κατασκευή του έργου 
«ΜΙΚΡΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ». 

Ο πρ/σμός του έργου κατά την μελέτη ανέρχεται σε 
€ 25.000 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η υπάρχουσα 
πίστωση, για το έτος 2006 ανέρχεται σε € 20.000 και 
προέρχεται από ΣΑΤΑ 2006. 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί την 24η, του μήνα 
Ιούλη, του έτους 2006 μέρα Δευτέρα και με ώρα 
λήξης των προσφορών την 10.00 π.μ. στα γραφεία 
του Δήμου Παλαμά ενώπιον της Αρμόδιας Επιτροπής 
Διαγωνισμού. 

Εάν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο, η δημοπρασία δεν 
διεξαχθεί την Δευτέρα 24.7.2006, τότε θα διεξαχθεί την 
31.7.2006 ημέρα Δευτέρα στον ίδιο τόπο διαγωνισμού 
και την ίδια ώρα. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

Α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό μητρώο Μ.Ε.Ε.Π. του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ,Δ.Ε. εφ’ όσον ανήκουν στην Α1 τάξη για έργα 
κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ. 

Β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή της Σ.Δ.Σ. της ΠΟΕ, όπου τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφ’ όσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες, του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.Ε.Π. 

Γ. Προερχόμενες από τα παραπάνω Β κράτη, στα οποία 
ΔΕΝ τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφ’ όσον αποδεικνύουν ότι έχουν 
εκτελέσει παρόμοια ποσοτικά και ποιοτικά έργα με το 
δημοπρατούμενο. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων Α, Β και Γ, σε οποιοδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τον όρο ότι κάθε 
εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει με ποσοστό 
συμμετοχής όχι μικρότερο από 25% της καλούμενης 
κατηγορίας. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει 
μεμονωμένα ή σε ενα μόνο κοινοπρακτικό σχήμα. 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι 
αποκλειστικά, η χαμηλότερη τιμή. 

Η εγγύηση για την συμμετοχή στο διαγωνισμό, η οποία 
θα απευθύνετε στο Δήμο Παλαμά, ορίζεται σε € 415,88 και 
βεβαιώνεται με προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του 
Ταμείου Παρ/κών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής 
αναγνωρισμένης τράπεζας ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και θα 
παρέχονται όπως ορίζεται στην παρ. 1, του άρθρου 
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23, του π.δ/τος 609/1985. Η προθεσμία εκτέλεσης του 
έργου ορίζεται σε (4) ημερολογιακούς μήνες από την 
υπογραφή της σύμβασης. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται σχετικά 
και να παραλαμβάνουν τα έντυπα προσφοράς και τα τεύχη 
δημοπράτησης στα Γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας 
του Δήμου Παλαμά, τις εργάσιμες μέρες και ώρες (24440 
- 22221 και 22516, ΡΑΧ: 24440-24055 αρμόδιος Πετσής) 
μέχρι δύο (2) τουλάχιστον ημερολογιακές μέρες, πριν 
από την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας, μη 
συμπεριλαμβανόμενης της ημερομηνίας διαγωνισμού. 

Παλαμάς, 4 Ιουλίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ 

-♦- 

(31) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 

Αριθ. 5630 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Φιλιατών, Νομού Θεσπρωτίας, 
προκηρύσσει δημόσια ανοικτή δημοπρασία, με 
σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα επί μέρους 
ποσοστά έκπτωσης στις τιμές του τιμολογίου της 
Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1418/1984, 
όπως αυτός συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το 
ν. 2229/1994 και ν. 2940/2001, του π.δ/τος 609/1985 και 
171/1987 και του ν. 3263/2004 για την ανάδειξη αναδόχου 
του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ». 

Προϋπολογισμού δαπάνης: 

Ολογράφως: Εκατόν είκοσι έξι χιλιάδες εκατόν τριάντα 
ευρώ (με ΦΠΑ 19%) 

Αριθμητικώς: 126.130,00 € (με ΦΠΑ 19%) 

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη- 
Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006», με ποσοστό 
συγχρηματοδότησης 69,30 % από το Ε.Γ.Τ.Π..Ε. και 30,70 
% από Εθνική Δαπάνη (ΣΑΕ 2823 Υπ. Γεωργίας με κωδικό 
ΟΠΣ 99156). 

Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 3 Αυγούστου του 
έτους 2006 ημέρα Πέμπτη και ώρα λήξης 10:00 π.μ. στο 
Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φιλιατών. 

Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η 
δημοπρασία στις 3.8.2006, τότε θα διενεργηθεί στις 
10.8.2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα λήξης 10:00 π.μ. στο 
Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φιλιατών. 

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές Μεμονωμένες 
εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ 
εφόσον ανήκουν στην τάξη Α2 - 1η και 2η (εντός 
νομού), Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων 
εγγεγραμμένων στην τάξη Α1 του ΜΕΕΠ, με τις 
προϋποθέσεις της παρ. 42 του άρθρου 16 του ν. 1418/1984, 
όπως ισχύει (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας), για 
έργα κατηγορίας Οδοποιίας καθώς και επιχειρήσεις 
προερχόμενες από τα κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή της 
Σ.Δ.Σ του Π.Ο.Ε. με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται 
στη διακήρυξη της δημοπρασίας. 

Σε περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό 
έκπτωσης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου 


12%, όπως έχει καθοριστεί με την υπ’ αριθμ. Δ14/03/101/ 
ΦΝ437 υπουργική απόφαση, προκειμένου να υπογράφει 
η σύμβαση, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει 
πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 
3263/2004. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2.097,26 € 
(ποσοστό 2% του προϋπολογισμού της μελέτης χωρίς 
ΦΠΑ και αναθεώρηση) και κατατίθεται με γραμμάτιο 
του Ταμείου Παρ/κών και Δανείων ή εγγυητική 
επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ 
και απευθύνεται προς το Δήμο Φιλιατών. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το 
έντυπο οικονομικής προσφοράς, να λάβουν γνώση της 
μελέτης και να πάρουν πληροφορίας σχετικά με την 
δημοπρασία, στα γραφεία της ΤΥΔΚ Ν. Θεσπρωτίας 
(τηλ. 26650 - 22274) τις εργάσιμες μέρες και ώρες και 
τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέρες πριν την ημέρα 
υποβολής των προσφορών (χωρίς να προσμετράται η 
ημέρα του διαγωνισμού). 

Φιλιάτες, 4 Ιουλίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΜΗΝΑΣ ΝΤΟΥΜΑΖΙΟΣ 

-♦- 

(32) 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ 

Αριθ. 3546 

1. Ο Δήμαρχος Αλοννήσου, προκηρύσσει ανοικτό 
διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ- 
ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΑΤΗΤΗΡΙΟΥ 
- ΒΟΤΣΗΣ - Π. ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ, με προϋπολογισμό 
δημοπράτηση 207.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α. 13%). Το έργο 
συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών 
κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με προϋπολογισμό Δαπάνης 
Εργασιών, 131.689,32 Ευρώ, ΓΕ και ΟΕ 23.704,08 Ευρώ, 
απρόβλεπτα, 23.309,01 Ευρώ, αναθεώρηση 3.483,43 Ευρώ, 
Απολογιστικές εργασίες 1.000,00 Ευρώ. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα 
συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (έντυπο οικονομικής 
προσφοράς, Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) 
από την έδρα της υπηρεσίας Δημαρχείο Αλοννήσου, 
Αλόννησος, ΤΚ 370005, μέχρι τις 19 Ιουλίου 2006. Η 
διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο 
από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Γ. 

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2424065555 και 
2424066172, ΡΑΧ επικοινωνίας 2424065207, αρμόδιος 
υπάλληλος για επικοινωνία Ελισσάβετ Μαϊπά. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σης 24 Ιουλίου, ημέρα. 
Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής 
προσφορών) στο Δημαρχείο Αλοννήσου ενώπιον της 
αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού και το σύστημα 
υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά 
έκπτωσης του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985. 

Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί 
η δημοπρασία την 24η Ιουλίου του 2006, τότε θα 
διενεργηθεί την 27η Ιουλίου του 2006, ημέρα Πέμπτη και 
ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών) στο 
Δημαρχείο Αλοννήσου ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής 
διαγωνισμού. 
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4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί 
διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, 
εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες 
και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις Α2, 1η και 2η στην 
κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι 
που αποδεικνύουν όχι κατά την τελευταία πενταετία, 
έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) 
με το δημοπρατούμενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.575,00 ΕΥΡΩ 
και ισχύ τουλάχιστον 90 ημερών, μετά την ημέρα 
διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των 
προσφορών είναι 60 ημέρες. 

6 . Το έργο χρηματοδοτείται: α) Ποσό 33.480,00 Ευρώ 
από Δ' Κατανομή ΣΑΤΑ έτους 2005, β) ποσό 112.965,00 


Ευρώ από ΣΑΤΑ έτους 2006 και γ) ποσό 60.555,00 Ευρώ 
από τακτικά έσοδα. 

Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Δημαρχιακή Επιτροπή. 

8 . Αντίτιμο της προμήθειας των τευχών ορίζεται το 
ποσό σε Ευρώ δέκα (10,00 €) που κατατίθεται στο τα¬ 
μείο του Δήμου Αλοννήσου. Το αποδεικτικό καταβολής 
του ποσού είναι απαραίτητο για τη συμμετοχή των 
ενδιαφερομένων στον Διαγωνισμό. 

Η δαπάνη δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης 
θα βαρύνει τον ανάδοχο του έργου. 

Αλόννησος, 3 Ιουλίου 2006 
Ο Δήμαρχος Αλοννήσου 
ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ 
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227 

(2310) 423 956 

ΛΑΡΙΣΑ -Διοικητήριο 

(2410) 597449 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευριπίδου 63 

(210) 413 5228 

ΚΕΡΚΥΡΑ -Σαμαρά 13 

(26610) 89 122 

ΠΑΤΡΑ -Κορίνθου 327 

(2610) 638 109 


(26610) 89 105 


(2610) 638 110 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος 2 

(2810) 300 781 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο 

(26510) 87215 

ΛΕΣΒΟΣ - Πλ.Κωνσταντινουπόλεως 1 

(22510) 46 654 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1 

(25310) 22 858 


(22510) 47 533 


ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Σε έντυπη μορφή: 

• Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 1 6 σελίδες σε 1 θιιιό, προσαυξανόμενη κατά 0,20 βυτο για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. 

• Για τα φωτοαντίγραφα ΦΕΚ σε 0,15 θιιιό ανά σελίδα. 

Σε μορφή 00: 


Τεύχος 

Περίοδος 

ΕίΙΒΟ 

Τεύχος 

Περίοδος 

Ευκο 

Α' 

Ετήοιο 

150 

Αναπτυξιακών Πράξεων 

Ετήσιο 

50 

Α 

3μήνιαίο 

40 

Ν.Π.Δ.Δ. 

Ετήσιο 

50 

Α' 

Μηνιαίο 

15 

Παράρτημα 

Ετήσιο 

50 

Β' 

Ετήοιο 

300 

Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας 

Ετήσιο 

100 

Β' 

3μηνιαίο 

80 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου 

Ετήσιο 

5 

Β' 

Μηνιαίο 

30 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 

Ετήσιο 

200 

Γ' 

Ετήοιο 

50 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 

Εβδομαδιαίο 

5 

Δ' 

Ετήοιο 

220 

Α.Ε. & Ε.Π.Ε 

Μηνιαίο 

100 

Δ' 

3μηνιαίο 

60 





• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ σε μορφή ού-ΙΌπι από εκείνα που διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή και μέχρι 100 σελίδες σε 5 ευτο προσαυξανόμενη κατά 1 ευτο ανά 50 
σελίδες. 

• Η τιμή πώλησης σε μορφή εά-τοπι δημρσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. σε 5 ευτο ανά έτος. 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: τηλεφωνικά : 210 - 4071010, (οχ: 210 - 4071010 ίηΐβτηβΐ: άΙΙρΥ/νννννν.θΙ.ηι·. 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


Σε έντυπη μορφή_Από το ΙπΙβγπβΙ 


Α' (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κτλ.) 

225 € 

190 € 

Β' (Υπουργικές αποφάσεις κτλ.) 

320 € 

225 € 

Γ' (Διορισμοί, απολύσεις κτλ. Δημ. Υπαλλήλων) 

65 € 

ΔΩΡΕΑΝ 

Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κτλ.) 

320 € 

160 € 

Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.) 

160 € 

95 € 

Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κτλ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.) 

65 € 

ΔΩΡΕΑΝ 

Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕ Π κτλ.) 

33 € 

ΔΩΡΕΑΝ 

Δελτίο Εμπορικής και Βιομ/κής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.) 

65 € 

33 € 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.) 

10€ 

ΔΩΡΕΑΝ 

Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε. 

2.250 € 

645 € 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.) 

225 € 

95 € 

Πρώτο (Α'), Δεύτερο (Β') και Τέταρτο (Δ') 

- 

450 € 


• Το τεύχος του ΑΣΕΠ (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές με την επιβάρυνση των 70 θυτο, ποσό το οποίο αφορά ταχυδρομικά έξοδα. 

• Για την παροχή δικαιώματος ηλεκτρονικής πρόσβασης οε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη Α', Β', Δ', Αναπτυξιακών Πράξεων & 
Συμβάσεων, Δελτίο Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Διακηρύξεων, Δημοσίων Συμβάσεων και Α.Ε. & Ε.Π.Ε., η τιμή προσαυξάνεταιπέραντου ποσού 
της ετήσιας συνδρομής έτους 2006, κατά 40 βυτο ανά έτος παλαιότητας και ανά τεύχος. 


* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στις ΔΟΥ (το ποσό συνδρομής καταβάλλεται στον κωδικό αριθμό εσόδων ΚΑΕ 2531 και το ποσό υπέρ ΤΑΠΕΤ (5% του 
ποσού της συνδρομής) στον κωδικό αριθμό εσόδων ΚΑΕ 3512).Το πρωτότυπο αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) θα πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στην 
αρμόδια Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου. 

* Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται και από τις ΔΟΥ. 

* Οι συνδρομητές του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα λήψης των δημοσιευμάτων μέσω ίηΐθτηβΐ, με την καταβολή των αντίστοιχων ποσών συνδρομής και ΤΑΠΕΤ. 

* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οιΔήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ 
του ΤΑΠΕΤ. 

* Η συνδρομή ισχύει για ένα ημερολογιακό έτος. Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα. 

* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι την 31 ην Δεκεμβρίου κάθε έτους. 

* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά. 


Πληροφορίες Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και λοιπών Φ.Ε.Κ.: 210 527 9000 
Φωτοαντίγραφα παλαιών ΦΕΚ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΜΑΡΝΗ 8 - Τηλ. (210)8220885 - 8222924 
Δωρεάν διάθεση τεύχους Προκηρύξεων ΑΣΕΠ αποκλειστικά από Μάρνη 8 & Περιφερειακά Γραφεία 
Δωρεάν ανάγνωση δημοσιευμάτων τεύχους Α από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου 


Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08.00 έως 13.00" 



ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * ΕΑΧ 210 52 21 004 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Γιΐΐρ://νννννν·6ΐ·ίΐτ - β-τπβϊΙ: ννοΙ)ΐτΐ35ΐ£ΐ@6ΐ·ί|τ 















